ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


146ನೇ ಅಧಿವೇಶನ 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 111 (141) 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಸುರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣ (ವಿಧಾನಸಭೆಯಿಂದ 
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 
ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ 16-02-2022 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು ಮಾನ್ಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಪ್ರ. 
ಈ ಪ. 


ಉತ್ತರ 


ಅ) | ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 
ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ. ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
"ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು: (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 


| ನೀಡುವುದು) 


ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ, 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳನು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರವಾರು 
ಅನುಬಂಧ-1ರಲ್ಲಿ ಲಗತಿಸಿದೆ. 


ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ' ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 
ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ 
ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು; ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿರುವಳಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಆ) | ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 | 


ಹಾಸನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ, 
ಕಾಮಗಾರಿವಾರು, ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇತ್ರವಾರು 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ, ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ:- 
1 ಮತ್ತು 3ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಇ) | ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು '2021-22 
ಸೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಜೀಷೃತೆ 
ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, 
ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ನೀಡಲಾದ ಹಣ ಭರವಸೆ 
ಪತ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 
ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರವನ್ನು 
ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಿರುದ್ದ ಸರ್ಕಾರ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


| ಅರ್ಥಿಕ ಇಲಾಷೆಯ ಅನವತ3 ನನ ಸಂ 


D/260/SO/FC/2000(P) :25-09-2001 ಮತ್ತು ದಿ:30.10.2001ರ 
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ 
ಸಂಖ್ಯೆ. ಈಆ/03/SOFC/ 2007, ದಿ:11.12.2007ರನ್ನಯ ಹಾಸನ 
ವಿಭಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲುಗಳ ಹಣ ಭರವಸೆ 
ಪತ್ರವನ್ನು (ಹಭ.ಪು ಜೀಷ್ಮತೆ ಹಾಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಹಂಚಿಕೆ 
ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಈ | ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2೫02 ಮತು ಇ ನ್‌ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳಾವುವು? ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೇತ್ರಖಾರು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ಮತ್ತು 2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿದೆ. 


ಸಂ:ಲೋಣಇ/151/ಖಎಫ್‌ಎ/2022 (ಇ-ಕಛೇರಿ) 


ಮ 


(ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ) 
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು 


ಅಮುಬ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸೂರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ ರವರ ಚುಕ್ಸೆ ರಹಿತ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೇ141 ಕ್ಲೆ ಉತ್ತರಗಳು 


2೦19-೭೦, 2೦೭೦-21 ಮತ್ತು 2೦21-2೭ ನೇ ಸಾಅನಲ್ಲ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರ 
ಪವಿಭಾಗೆದ ಹೆಸರು : ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗ, ಹಾಸನ 


ಜಡುಗಡೆಯಾದ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ | ಹಣಭರವಸೆ ಪತ್ರದ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಪ) ಮೊತ್ತ 
” (ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ತೀರುವಆ ಮಾಡಲಾದ 
ಹಣಭರವಸೆ ಪತ್ರದ ಮೊತ್ತ 
(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


ಠ 
2೦19-2೦ ನೇ ಸಾಲು 


ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ-3೦೮4-೦3-337-೦-೦೮-2೦೦-ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ-ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚ (ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ) 


\ ೩೦1೨-2೦ ನೇ ಸಾಅನ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-೮73 
— ರ ಸರಪಳ ೮375೦ ರಿಂದ ೮817೦೦ ಕಮೀ ವರೆಗೆ 
I ಹಾನಿಗೊಳಣಾಗಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


8. .5 Noe 


ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ ಜಥ ವೌ ಇ 
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಬ್ದಾರಿಗಳು, 


ಬೆಂಗಳೂರು [o “ 


Pa 


ಅನುಭಂದ-1 


ಕ್ರಸಂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 

ಅ) | ಹಾಸನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 209-20 OT SST ರಾದಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಹಮಿತ್ಕ ತವ ಪಾನಗ ಸಂವಂನಾ ತ್‌! 
ಅತಿವೃಷ್ಠಿಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ | ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು; (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 

ಆ) | ಹಾಸನ ' ಜಿ್ಲೆಯಕ್ಲಿ 05 TEST ಸಾಲೆನಲ್ಲಿ ಪಸ್ತಾನತ'ವರ್ಷಗಳಕ್ಸ್‌ ರ್ನಾಚ್‌ಕಸ್ವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಮನ್‌ ಸರ್ನಾರದರದ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ | ವಾರ್ಷಿಕ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಅನುದಾನದ ವಿವರಗಳು ಇಂತಿವೆ. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವರ್ಷ ನಿಗದಿತ ಅನುದಾನ ಅನುದಾನ 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿರುವಳ 5 (ರೂ. ಹೂಳಸಗಳಲ್ಲಿ (ರೂ. ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಲಾಗಿದೆ; (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು 7 7330 7330 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 021 WR % EVR CREWE 

” ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) 
Cu ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 205-20 7 ನ ಸಾಕ ಅತಿವೃಷ್ಯಹಕ್ಲ 

“ರ | ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ 
ಭರವಸ ಪತ್ರವನ್ನು ಜೇಷ್ಠತೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, | ವ್ರರ್ಷಾಕ ಅನುದಾನ ನಿಗರಿ ಪಡಿಸ ಮಾಸಿಕ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳ 
ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ನೀಡಲಾದ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ | ಬಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಆದರಿಸಿ 
ನೀಡುವುದು) ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 

ಈ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020-21 ಮತ್ತ 3027-22 ನ್‌ ಸ್ಸ್‌ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯತ ಸಕ 


ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
ಸೇತುವೆಗಳಾವುವು? ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಇಷ 


ಸಂಖ್ಯೆ 


ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 


ಉತ್ತರ 


ಅ) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20. 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಠಿನಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ. ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳೆಷ್ಟು (ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಆ) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಅತಿವೃಷ್ಠಿನಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ 
ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ ಹಣ ಭರವಸೆ 'ಪತ್ರಗಳೆಷ್ಟು 
ಮತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿರುವಳಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಕ್ಷೇತವಾರು ಹಾಗೂ' ಕಾಮಗಾರಿಗಳವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಅನ್ನಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 


ಇ) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20, 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ಸೇ ಸಾಲಿನ 
ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಣ ಭರವಸೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಜೇಷ್ಠತೆ ಅಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆಯೇ; (ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ. ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ನೀಡಲಾದ ಹಣ ಭರವಸೆ 
ಪತ್ರಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) ಜೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಹಣ ಭರವಸೆ 
ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 
ಕ್ರಮಗಳೇನು; (ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ಅನ್ನಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 


ಈ) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2020-21 ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುರಿದ 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳಾವುವು? (ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡುವುದು) 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ SD? ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಂತೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆಯು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು 2021-22 ನೇ 
ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-279 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ, 
ದಿಡಗ.ದಬ್ಬೇಘಟ್ಟ ರಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಅತ್ತಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ 
30 ಮೀ ರಸ್ತೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಭಾಗವನ್ನು 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. 


ತಾಲೂಕು ಕೇತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೊತ್ತ / ದಟ್ಟ 
2 3 4 6 


0.00 


07.83 


ಸ. (133033) 


67.83 


51.90 ರಿಂದ 56.90 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 57.10 
£ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಹೊಳೆನರಸೀಷುರ ಶಾ. 
pS ್ಲಾನದವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದೆ 2.00 ವರೆಗೆ)ಮತ್ತು “006 
ಕೀಕೋಟೆ-ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ಟೆಯ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 190 ವರೆಗೆ) ಮತು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (134511) 


ಎಜ. ಹೆದ್ದಾರಿ-08 ರಿಂದ"ಸಿಂಗಾಪು 


ಚಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 69.50 ರಿಂದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 190 ರವರೆಗೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ಥೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ- ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ- ಮೈಸೂರು 5874 
ರಸೆಯಿಂದ ಹಿರೇಬೆಳಗುಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ- ಪಡುವಲಹಿಪ್ರೆ ರಸ್ಕೆಯಿಂದ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ” 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (134925) 


1 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಜಿಟಿ ರಸ್ಸೆಂಬಿಂದ 


ಸ್ವ (ಹಮೀ 0.06 ರಂದ :.00) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮ 


| 


0.00 


ಮ)28.00 ರಿ೦ದ 


ಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 


ರಟಿಕೆರೆ-ಬೆಳವಾದಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 00 ರಂದ 600 ೬ಮಿ 


38.05 


91,76 


ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖುತೀರ್ಥಹಳ್ಳ! 


pS 
g 
[38 
Fo 
§ 
~ 


£2 ಕಾಮಗಾರಿ (134435) 


ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇತುವೆಗಳು 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (133074) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಿಗೆರೆ--ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಮಸಂಧಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ಥೆಯ ಅಗಸರಹ 


r 


pa 


- 


Ks 


SSRN 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ತ್ರಸಂ| ತಾಲೂಕು ಕತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
pe 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ | 
1 2 3 4 6 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ಆರೆಕಲಗೂಡು ತಾ। ಹುಳಿಯಾರು ಕೇರಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-102 ಸರಪಳಿ 148.00 ರಿಂದ 150.12 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
23 ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು |) ys ನ RR; ಸ್‌ ಸ ಯ್ಲಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 100.72 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (:35030) 
& 100.72 
ee CE p 
೧4 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕ ೨೬0.00 ಬಂದ 306 ರಪರೆಗೆ ಹ | 0.00 | 
i 
25 ಹಾಸನ ಹಾಸನ j ತೆರ ಬಿ.ಎಂ ಸ್ಥೆ A » 100 
ವ್ಯದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (135024) 
26 ಹಾಸನ ಹಾಸನ 0.00 
27 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಯಿಂದ 0.00 
i 
ಪ ಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಟ ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 5.00 480 
28 ಕ್‌ ಈ ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. i 
_ 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ಬಾಗೇಶಷುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, 
29 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಕುದರಗುಂಡಿ ವೇದಾವತಿ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ 0.00 
(ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸೆಯಿಂದ ಉಗನೆಕೊಪಲು, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
30 ಹಾಸನ ಹಾಸನ yy ES ರ ೪ > 3 0.00 
ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


2021-22 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


35 ದಂದೆ ೬00 ರವರೆಗೆ (ತೇಜೂರು 
_ I _ J _ -— [ 
36 ಹಯೊಳೆವರಸೀಮುಲೆ ಅಭಿವ್ಯದ್ಧಿ (0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 4,00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (34368) 0.0೦ i 
~ 
ಡೊನ್ನಃ ಘರಿಗಟ್ಟ-ನರೆಸಿನಕುಖ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ಅಂದ 6.50 
37 ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು ಜ್‌ 0.00 
ಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಮಸ 'ರಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ (ಲೂಪ್‌ ರೊಡ್‌) ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ. ಮಾಗೋಡು, ಮಣಜೂರು. 
38 ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು /ಕೆಂದಿಣ್ಣೆ ಮಸರಂಗಾಲ: ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 810 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದೆ 496 
[ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
- +- — — 
ಅರಕಲಗೂಡು ಶಾ॥ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನರಸೀಪುರ-ಕೊಡ್ಡಿಪೇಟಿ ರಸೆ ಸರಹಳಿ 0.00 ರಿಂದ 2.65 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಃ N ಬ ks is ನ್‌ 4.95 
39 ತು |ಹುಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
a 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಕೆ.ಬಿ ಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.00ರಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 18.50 ರಿಂದ 18.60ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ 
40 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 3.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ 14.14 
(135470) 
L 


[ 


3- 22 


- 


4.20 ರಿಂದೆ 8:0 ರವರೆಗೆ ದೇವಜಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
41 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ks He 4.2! 
— 
೧ರು ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.10 ರಿಂದ 4.40ರವರೆಗೆ 
42 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು § W i > 397 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 
j K ಬೇಲೂರು ತಲ್ಲು ತ.ಮೀ 800 ರಿಂದ 20.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ | 
4 ಬೇಲೂರು ಚೇಲೂರು * 4.95 
pL + \ 
44 ಬೇಲೂರು UN 
1 
[ —— — ; 
45 ಆಲೂರು 0.00 
| 46 ಸಕೆಲೇಶಮುರೆ 4,96 
I 
41 ಸಕಲೇಶಪುರ 277 


ಆಲೂರು- 
ಸಕಲೇಶಪ. ಹರ 
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ಆಲೂರು- 
ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರ 
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-48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು - 
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ಆಲೂರು 


ಆಲೂರು- ' 
ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


ಆಲೂರು ತಾ ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ - ಆವಗಳಲೆ - ಮಲಗಳಲೆ 


- ಹಳ್ಳಿ ಫ್ಥಿಯೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 


5t 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಆಲೂದರು- 
ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಸಕಲೇಶಪುರ" ಶಾ॥ ಈಚಬೀಡು - ಕಳಲೆ - ಕೌಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ 0.0೦ ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ 


ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 
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ಬಯಗ ಬೆ 
ಮೊತ / ವೆಚ್ಚ | 
1 2 3 4 6 

5೦ಡ್ರಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.10 


ಎದೆ ಲ 
ಇರು ಗಾಮೆದಲ್ಲಿ ಡೆಕ್‌ 


ಕೊಡೆಟಿಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.30 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ 
” 0.00 


0.00 


ನ್‌ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪುಷರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


wl 


PA AA 
ತುವೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮ 


3.00ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇ 
ಜ್ತ 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (135217) 


66 ಬೇಲೂರು 0.೧0 
{ 
o - [SN 1 REN 
ರ್‌ ಬೇಲೂರು - K 
| 67 ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00ರಲ್ಲಿ 900 

68 ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗ 487 

| I 
19.58 
ಹಾಸನ ನಗರದ ಹೊಸಲ್ಟೇಃ ನಿ 
69 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ನ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 0.00 


0.00 


p್‌ _ ನಿವ್ಗಳ ಒಟ್ಟ! 84162 
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141 ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-1) 
ಕ ವಿಕೋಪ / ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ 


ಸನ ವಿಭಾಗ,ಹಾಸಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃಶಿ 


ಟೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


4 
ರದು 
ESSE. 


TROTTER, 


ಹಾಸನ ನಗರ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬುಸ್ಟೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ರಾಹೆ. ಬೈಪಾಸನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂ: 


710) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ 
ದನಿ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ. ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ. ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.!7.00 ರಿಂದ 
6.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ (ರಾಮದೇವರಪುರ-ಕೆಲವತ್ತಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. "ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರುನಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ 
ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ವರ್ತಿಕೆರೆ ಕಡದರವಲ್ಳಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಯಲಗುಂದ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಾಗೇಶಪುರ 
ಚಿಂದೇನಹಳ್ಳಿಗಡಿ ದಾಸರೀಘಟ್ಟ ' ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.1700 ರಿಂದ 2000 ಕ.ಮೀರವರೆಗೆ 
(ರಾಮದೇವರಪುರ-ಕೆಲವತ್ತಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.) 


100.00 ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


[eo 


ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 


[ ಸ್ಟೆ ಮಾರ್ಗ ನಾರಿಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
ಹಾಸನ ನಿಂಗೇಗೌಡನಕಿಂಪ್ಪಲು ತಟ್ಟಿಕೆರೆ ಮಾರಿಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಸಿಂಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕೆ.ಮೀ.೧.00 ರಿಂದ 
2.20 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
ಹಾಸನ 


ಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ 
ಕೃನಘಟ್ಟ, ನಾಗತವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ 


ಹಾಸನ ಹೊರವಲಯದಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಹಾಸನ ರಾ.ಹೆ ಕಿ.ಮೀ 
ಹಾಸನ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪ.3ಿ ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು 
ಉುಲಿಸಿನ 


a] 100.00 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತ) (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.೧.00 ಅ೦ದ 3.10 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸ್‌ 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ಷೇತ್ರ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-373) ರಿಂದ ಕೆ.ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ 
ಹಾಸನ ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ 100.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


¥ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ-ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ 
R K ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.40 100.00 ಚಿಂಡರ್‌ ಪಕಿಯೆಯಲಿದೆ 
K ರವರೆಗೆ (ಶಾಂತಿನಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ಥೆಯವರೆಗೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ” ನ್‌್‌ ನಾ 
' ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸೆಯಿಂದ ತಟೇಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಮಳೆಯಿಂದ 
ಮ bs ್‌ 100.0} ರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 0 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಶ is 


ಲ್ಲಾಾನಕಡರರಪಲನ 


ನಭಃ 


ಸಾಗ 


ಹಾಸನ ನಗರ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಪೃದ್ದಥೀಯೇಟರ್‌ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ks pl ನ್‌್‌ A ರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾರಮ್‌ ವಾಟರ್‌ ಡೈನ್‌ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 100.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ ನು 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗಿಲೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ . 
ದ fd = , ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕ್ರಿಯೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 100.00 ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಹಾಸವ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸೆಯಿಂದ 

Wy u 100. ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕೊಕ್ಕನಘಟ್ಟ.(ಜಿ.ಮು.ರುಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 00 ಡರ ಪ್ತ ಕಾ 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ಬ್ರಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ] 100.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
2.50 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


| ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ- ೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
2 ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ. ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.7.00 ರಿಂದ ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


8.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


lat 


14 


15 


| 


20 


21 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸೀಗೆ. ಕೊಂಡಿ. ರಾಯಪುರ ಮಾರ್ಗ 
ಹಳೇಬೀಡು-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಿಂದ 5.00 ಠವರೆಗೆ 
ಮಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿರುಮನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತಾನೆ 
ಸಕಲೇಸಹಳ್ಳಿ ಮಾದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಂದ 2.00 
ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ 
(ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ (ಮುಗ್ದೂರು ಕೆರೆ ಏರ) ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಪೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ದಸ್ಥೂರು, ಸಾಲಗಾಮೆ. ನರಸೀಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮ 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ” 


ಹಾಸನ ಠಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆಅನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈದ್ಲಾ ಮೈದಾನ ಮುಖಾಂತರ 
ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ ರಸೆಯಿಂದ (80 ಫೀಟ್‌) ಚಿಕ್ಕನಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಮನೆ-ಹೊಸಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಹಾಸನ ಪಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ನೆಯಿಂದ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಅಣ್ಣಿಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


100.00 


100.00 


£00.00 


100.00 


100.00 


100.00 


100.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


100.00 


100.00 


ಪ್ರಕಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 


| 
) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಮಾರ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯುಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 100.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ತಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ 

ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ನರಸೀಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಮಾರ್ಗ ಹೊಮ್ಮಗೋಡನಹಳ್ಳಿ 100.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು 2300.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ-ನಾರ್ವೆ-ಸೂಳೆ ಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 
ಕಿ.ಮೀ. ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನದಿ ದಂಡೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 1.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪಾನಾಂ] 


125.00 


ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆಗಳು 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ - ಬೆಳಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.175ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 100.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕಿಯೆಯಲಿದೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. - ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಶ್ರಿಯಯಲ್ಲ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
" (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ವಿಧಾನ ಸಃ ” 
ಕ್ರಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ mi ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


» 
B ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣವಾರದಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸುಗೋಡು- 
ಸೋಮವಾರ. ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ, ಬರಗೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ-ಗೊಪ್ಪನಗುಡಿ -ನಿಡುವಾಣೆ- 
ಮೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು-ಶ್ರವಣೂರು-ಕಿಕ್ಕೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ 
ಸರಪಳಿ 30.00 ಮತ್ತು 33.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಬರುವ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ § 


ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇಲೂರು ತಾ: ಅಡಗೂರು-ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮಿ 450ರಲ್ಲಿ ಸ 
ಸಮೀಪ ಕಾಗೆಹಳ್ಳೆ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ 


. 


Ne 


pS 


KG " ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ 141ಗೆ ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-1) 
j " ಘೋಷ್ಟಾರೆ (2೦21-2೦) 


& ಪ್ರಸ್ತತ ಹಂತ 
ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


i) ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


{ K ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಕೂ 141ಗೆ ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-1) 
- ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ' ವಿಭಾಗ,ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ / ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 
” ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 
ಮ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಸ ವಿ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು KI ಹ 
| ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ._ ಸಃ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಸ್ಥುತ ಹಂತ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
- : ಮಿ ಹ ನಾ: ೬% ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ. ನಿರ್ವಹಣೆ'ಕಾಮಗಾರಿಗಳು; ;- - 
1 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-08 ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 51.74 ರಿಂದ 57.19 ಕಿ.ಮೀ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
" ಒಟ್ಟು 34.00 
ಹಳೇಬೀಡು ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ಸೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ ಸಂಖ್ಕೆ-21) ಕಿ.ಮೀ.28.40 ರಿಂದ 29.85 ರವರೆಗೆ 
| ಲಂ ಶ್ರ ಬ $ pe 
il ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 6.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[a] ಒಟ್ಟು 6.00 
4 ನಾನಾವ ಬಸ್‌ ನಾವ್ಯಷದಾನ ನ 53 ಸರವ 50 ನಂದ 7150 ಸ. 
| | ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾ: ಟ್ರಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹದ್ದಾ! ಸ್ಲೆ (ಸರಪ ೦ದ 71.50 ಕಿ.ಮೀ) 1086 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[3 ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಆ ನ 


ಒಟ್ಟು 10.86 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಜನಾಪುರ - ವಣಗೂರು - ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 39.00 ರಿಂದ 55,00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
pe po ಪುರ Ki ~ pe] 
1 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪು ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85) ಕಿ.ಮೀ 283.00 ರಿಂದ 290.00 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


2 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ  |8.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬಿಸಲೆ ಘಾಟ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸಿಲ್ಫ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು) '' 
ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ ಪ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡುವುದು. 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲೂರು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85) ಕಿ.ಮೀ 275.30 ರಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಜರಿದು 
ಸ ಸಕಲೇಶಪುರ ನ ನೆ | ರಿ ಪ P 
3 | ಹಾಸನ ಸಕಲೇ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಗುಡ್ಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ೨.92 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-8) ಕಿ.ಮೀ 111.00 ರಿಂದ 125.00 ಕಿ.ಮೀ 


4 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಮೋರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸಿಲ್ಫ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ ಪ್ಯಾಚ್‌ 5,00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಾಡುವುದು. 


] 
4 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕೈ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


EN SEE SAE ES 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಗೆರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮತ್ತು 7.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


ಹಾಸನ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಜನ್ನಾಪುರ - ವಣಗೂರು - ರಸೆಯ ಕಮೀ 1180 ರಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
6 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ | ಲ ನಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
SS ಗೆರೆ ಭಾಗಕ್ಕ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಬೇಲೂರು - ಕೊಡ್ಡಿಪೇಟಿ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-110) ಕಿ.ಮೀ 46.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 
7 ಹಾ ಸಕಲೇಶಪುರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 20.20 ರಿಂದ 50.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 12.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸಕಲೇಶಪುರ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟ 11488 | 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು SRN 
ವಃ 23 ಶಿ ಷ್‌: 
ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಿರೀಸಾವೆ: ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ(ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-08)ರ೦ದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎ.ಐ.ಪಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮ ಇಷ ಗಾರಿ ಹಾನಿ 
ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಜನ್ನಾಪುರ - ವಣಗೂರು - ರಸೆಯ ಕಿಮೀ 13.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 130.97 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 137.91 ರಿಂದ 144.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಡುರಸ್ಕ ಕೆಲಸ. 


Re ಹಾಸನ ಹಳೇಬೀಡು ಅನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-21)) ಕಿ.ಮೀ.31.65 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5.10 
.10 


EF) 


- ವ 2 3 Ny ಖಿ y _ § 4 
ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85) ಕಿ.ಮೀ 268.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೋರಿಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
CE SST 
ಪಾತರ ನಾಾನಾ ಸಾ 


೬ 


ಕ್ರಸಂ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿ 


ON EN EN 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಯ ಹೆಸರು 
4 


. ಜಿಲ್ಲಾ"ಮುಖ್ಯ:ರಸ್ತೆ:ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು... 


ಬಿ ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 63.00 ರಿಂದ ಭೀಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 08 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 69.50 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ ಸ್ಥಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.65ರಲ್ಲಿ 
ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಎಸ್‌.ದೇವಾಲಪುರ, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 
ಅಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಬ್ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.3.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ಮಳೆಯಿಂದ 


ಫ Pe - pa 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 10.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ದಿಂದ ಕಿತ್ತನಕೆರೆ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ  |ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ.2.00 ರಿಂದ 400 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಪೂಂಗಾಮೆ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.10.15 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ ಜರಿದಿರುವ 6.00 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ. 
ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಗ 
5 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಗೌಡಗೆರೆ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಕುದರಗುಂಡಿ ವೇದಾವತಿ ಕಿ.ಮೀ.24.60 ರಲ್ಲಿ 6.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕುದರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) 
ಒಟ್ಟು 39.81 
ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 13.20 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ 
1 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 15.60 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಕೊರೆದಿರುವ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ 9.40 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಅಪ್ರೋಚ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. - 
ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಉಗನೆ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ 
2 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕದ ಕೊಪ್ಪಲು. ಮುದ್ದಾಪುರ ಕಬ್ಬಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.20 ರಿಂದ 2.40 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.4.30 9.40 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ರಿಂದ 4.40 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಏರಿಯ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


4 ಚಿಲ್ಪೆ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೆಸ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಕ್ರ ಲ್ಜೆ ಧಾ: ಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೊ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಸ್ತು ಹ 

1 2 3 4 [ \ 
ಬಿ.ಟಿ.ರಸೆ a] ಸೆ ಸೆ ಹರಳ ವ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂ 

3 ಹಸನ ಸನ ಸೆಯಿಂದ ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಹಂದಿನಕೆರೆ 6. 4.50 ರಿಂದ ES 

- f 6.00 ಕಿಮೀ.ರವರೆಗೆ ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಕೊರಕಲಾಗಿರುವ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಬಿ.೬ ಸಂಸಿ ಸ್‌ pe ವ ಖಿ A pe] 

4 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ <REREcSS 
7.00 ಕಿಮೀ.ರವರೆಗೆ ಕೊರಕಲಾಗಿರುವ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. k 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಡಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ-ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿ 

3 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 0.70 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ 
ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ "ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಉಗನೆ. 

6 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕದ ಕೊಪ್ಪಲು ಮುದ್ದಾಪುರ ಕಬ್ಬ್ನಳಿ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.13.00 ರಿಂದ 15.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
15.00 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಏರಿಯ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 4 
ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಯರೇಹಳ್ಳಿ ಮುದ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕಾಟಿಹಳ್ಳಿ ಎತ್ತಿವಕಟ್ಟೆ 

7 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಈಚಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.24 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ-ಬದಿ ಗೆರೆ ಕುಸಿದು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

| ಜರಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
3 ಲ್ಲಿ ಕೆರೆ gS 
ಬೇಲೂರು ಈ 5.13 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ-ತೊಳಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.50ರಲ್ಲಿ ಅಡಗಾಸನಹ 
[ತೂಬು ದುರಸ್ಥಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು 


ಕಾಮಗಾರಿ. ರೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥। ಮಾದಾಪುರ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹುಳ್ಳಿ-ಬಿದರೂರು-ಹೆಗ್ಗಡಿಹಳ್ಳಿ- 

ಚಿಕ್ಕಬೆಮ್ಮತ್ತಿ-ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ-ಮಲ್ಲಪುನಹಳ್ಳಿ-ಶಾನುಬೋಗನಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00, ಕಿ.ಮೀ 
೬ [3 ೬ [ea ೪ kK 

& 12.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


1 iE ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಕಟ್ಟಾಯ-ಹ್ಳಿ ಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ 
ಮುಚ್ಚಿ ಡುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ 


5.75 


12.35 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


“ [45 ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ Wy ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 
3 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 10.50 ೩ "1190 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯು ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹುರುಡಿ ಅಚ್ಚರಡಿ ಹನುಮನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 3.20 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದು ಸಂಪರ್ಕ “ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್‌ಮೆಂಟ್‌ ದುರಸ್ಥಿ, & 3.20ರಲ್ಲಿ 

3 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಸೇತುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು .ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.20 & 3.40 ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 

ಗ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ, ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹಾನುಬಾಳು ದೇವರುಂದ 


2 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ 


ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಬಿಳಿಸಾರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 & 3.25 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


9.00 


ಸನ ಸಕಲೇರುರ [ನಲೇಶಷುರ ತಾ। ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಂಜುಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.20ರಲ್ಲಿ 
“| ಸಾನ್‌ ಸಕಲೇಶಪುರ [ರ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ. 


6.00 


ಬೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.90 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 0.90 ರಿಂದ 5.20 & 10.75 ರಿಂದ 12.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ರಸ್ತೆ "ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. (2) ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿಕೊಲ್‌ - ಕ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಆನೇಮಹಲ್‌ - ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


\ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಚಳ್ಳಿ - ಮರಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ 
S೫| 5 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಬೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.80 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
? ” ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ . 

ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಹೌಮುಬಾಳು - ದೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಚಳ್ಳಿ - ಮರಗುಂದ ಮಾರ್ಗ .ಬೆಟ್ಟದ 
6 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ 


ತ್ರೆ 
| 
3 


8.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 400 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. (3) ಹಾನುಬಾಳು ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥। ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಚಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತಿಬೀಡು 
ಬಾಣಿಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50, 3.00 ಮತ್ತು 4.90 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿರುವ 
7 


10.00 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತ: 
೩ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
3 4 5 

ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಬಾಳೆಹಳ್ಳ - ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ - ಗೊದ್ದು ಮಾರ್ಗ ಸೋಮಾರಪೇಟೆ 
ಸೇರುವ ರಸೆ &. _ A p p> ? ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಸಕಲೇಶಯುರ ಸೆ ಸ್ಲೆ ಕಿಮೀ 11.00 ರಿ೦ದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಾವಿಯಾಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 8.00 ಭಮಗರಫನರ್ನಸೂಲಡಿದಿ 
ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಥಿ, ಮೋರಿಗಳ ಸ್ಪಚ್ಛಗೊಳಿಸಿವುದು, ಜಿ.ಎಸ್‌.ಪ ಪ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡುವುದು, ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಗೆರೆ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೆನ್ನಲಿ - ವಳಲಹಳ್ಳಿ - ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ 

ಸಕಲೇಶಷರ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ, ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಠಾ॥ ಬಿಸಲೆ - ಮಾವನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ 

ಸಕಲೇಶಷುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಜೆ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಪ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡುವುದು, ಚರಂಡಿ ಮರಸ್ಥಿ ಗೆರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಕೆಲಸ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾ॥ ಯಸಳೂರು - ಕ್ಯಾತೆ - ಕೊಡ್ಡಿಪೇಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ ೬00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ, 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಬಿ.ವೈ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಕಳ್ಳಿ, ದೈತಾಪುರ, ಮಾರ್ಗ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 7.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ, 
ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 

ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥। (1), ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು - ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 

ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 

ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು (2) ವಡೂರು - ಹೆಗ್ಗೋವೆ - ಕಿತ್ತಗಳಲೆ ಮಾರ್ಗ ಕೆ.ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಿ.ಮೀ 0.0೧ ರಿಂದ 7.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


5.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಣಿಯಾಗಿರುಪ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಸಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಆಲೂರು ಶಾ ರಾಯರಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಾರೆ - ಪುರಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಿಕಾಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಹುಮಮನಹಳ್ಳಿ — 
ಕುಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ಪದೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 6.00 ಕಾಮಗಾರಿ 


3 
a 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ಲೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ, 
ಆಲೂರು ತಾ ಕಣದಹಳ್ಳಿ - ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗೋಡನಕಳ್ಳಿ ಆಬ್ದನ ಮಾರ್ಗ ಚಿನ್ನಶುಳ್ಳಿ ಮಗೆ 
೪ - 3 KO ಇ [4] 


ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 180 ರಿಂದ 230 & 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ಟೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಆಲೂರು ಈ ಗಂಜಿಗೆರೆಯಿಂದ - 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಡುಭಕ್ಷರಐಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 315 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


BE ATL 


ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ನೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
FO ———— a. 


NE 


(ಸು ಗ್ಲ್ಲರಲರ್ಭ ಡಾ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಸಃ ಕ್ಷ ತ್ರ y ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು - 
ತ kl _ ಸ pe 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಆನೇಮಹಲ್‌ - ಬೊಮ್ಮನಕೆರೆ - ಹೆತ್ತೂರು - ಐಗೂರು - ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 25.60 — 
27.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಯಡಕೆರೆ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ. ಐಗೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಳಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸ್ತ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ರಾ.ಹೆ.48 ಕಿ.ಮೀ,216 ರಿಂದ ಗುಲಗಳಲೆ ಕೆಂದನಮನೆ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಕೆಂದನಮನೆ ಗ್ರಾಮ. 
ಮಾಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗೋಡು ಸೇರುವ ರಸ್ವೆಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. Poy ಎಸ್‌.ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಬೈಕೆರೆಗಡ - 


= ನ್‌ 
ಸಕಲೇಶಪುರ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಬೈಕೆರೆಗ್ರಾಮ - ದೊಡ್ಡನಾಗರ ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.ಎ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ತಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 


11.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ.ರಸೆ ಸಯಿಂದ ಕನ್ನಾ ಪುರ ಸಾರುವ ರಸ್ಸೆಯ ಮೇ 40 ರಲ್ಲಿ Free ಮತು 
ಸಃ ಬೇಲೂರು ಣ್‌ 39.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಜಾನ್‌ | ಬನು [ನಾ ವ 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌತಹಳ್ಳಿ-ದಬ್ಬೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.40ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್‌-ವೇ 24.40 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 
ನಿರ್ಮಾಣ 
» ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರು-ಬಿಕ್ಲೋಡು ರಸೆ ಕಿ.ಮೀ 15.00ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
4 ie ಸಾ ದುರಸ್ಥಿ ನ | * i 
Cr NN NN 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥' ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ - ಯಡಕುಮೇರಿ ರಸೆ ಕಿ.ಮೀ 2.20 ರಲ್ಲಿ ರಸೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ 
ಸ್‌ ಖೆ: pe v fr] ಸು poe] 
ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ £ರಿ ಗೋಡೆ ಕೂಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು, ಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದರಸ ್ರು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. 


ಪ ನಾ ನಾ 
ಮಿರ ನ ಟ್ಟು ್ನ ¥ 
ಹಾಸನ: ವಿಭಾಗ 'ಸಮಗ್ರ ಒಟ್ಟು 


5 ್ಯ j ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ 141ಗೆ ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ--1) 
ಘೋಷ್ಟಾರೆ (೧೦1೨-2೦) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ . 


Ke ಅರಕಲಗೂಡು 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


$ 
? 
2 


ನನ 


pe 

¥ ಸಿ. ಕ್ಯೂ 141ಗೆ ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-1) 

FA 

| ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ,ಹಾಸ ಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ / ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ 
i ಬ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 

j ವಿಧಾನ ಸಭಾ Wy ಅಂದಾಜು, ಮೊತ್ತ 

} ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೊ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಮ ಸ ನಾಡದಾ A 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌. 1 (132930) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 
2) ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 28.20 ರವೆರಗೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುಡ 
ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಸಿ.ಸಿ ಡ್ರೈನ್‌ ಮುಗಿದಿದು ರಸ್ತೆ 
100. KC) 3 
00.0೦ ಕೆಲಸ ಪ್ರಗಶಿಯಲ್ಲಿದೆ 
ರ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಕಿ.ಮೀ 27.10 ರಿಂದ 27.30 ರವೆರಗೆ 
ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಅಣ್ಣೇಚಿಕ್ಕೂರುರಸ್ತೆಯ (ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ) ಎಸ್‌. ಹೆಚ್‌-2। 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ. ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ವಿ. (135781) 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.5) ಕಿ.ಮೀ 273.40 ರಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (133075) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ ಹುಳಿಯಾರು ಕೇರಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-102 ಸರಪಳಿ 148.00 ರಿಂದ 150.12 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (135030) 


Bp 
ಸಾದಿ 


ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌-2 (132932) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯಾದ ಅಡ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ 
ತಮ್ಹಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕ — -— -ಶಂಕದರಸೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ರಾಚೇವಹಳ್ಳಿ 
ಹಾಸಪ ಹಾಸನ 8 ಸ್ಪಹಾಂಡಗೊಸೂಹೂವಂಂ-ತೇಬೂರುತಂಕದರನ್ತ. ಕುನ್‌ ನೇ Ni 100.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 0.20 ರವರಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ 
_ ರಸ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ -ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 
ನಮಾ ಣಾ ಖ್‌ ಸ್‌: ಜಿ 
_ ಇಸ್ಟ; ಹಾಸನ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಕಳ್ಳಿ. ದಸೂರು , ಕಡದರವಲ್ಳಿ . ಸಾಲಗಾಮೆ . ವರಸೀಪುರ (ಜಿಲ್ಲಾ 100.00 ನಮಗಾರ: ನನಸರಗೂರಡದ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ) ಕಿ.ಮೀ 20.00 ರಿಂದ 20.50 ರವರಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಲಗಾಮೆ ಗ್ರಾಮ 
; ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ p 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ 
ಸೇರು ನಿ ಮ ಹ್‌: ವ ವ ಹ 
ಸ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಉಗನೆ, ಮಾರನಪಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕದ ಕೊಪ್ಪಲು ಮುದ್ದಾಪುರ 100.00 ಭಷಗ ಪಮಣಲಗಂದಿತ 
ಕಬ್ಬಳಿ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 16.50 ರಪೆರೆಗೆ p 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


‘» 


abu wd 


ಎ ಕರಖಿಿಟಿಲ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


WN 


§ 
WN 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಪೃಥ್ಧಿಭೀಯೆಟರ್‌ ಬಳಿ) ಕುವೆಂಪು 
ನಗರ ಹಳೇತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಮಾರ್ಗ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 
130 ರವೆರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-3 (132929) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆಯಾದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ಸೆಯಿಂದ 
(ಪೃಥ್ಧಿಧೀಯೆಟರ್‌ ಬಳಿ) ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಹಳೇತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಮಾರ್ಗ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 0.70 ರಿಂದ 0೨95 ರವೆರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 180.70 ರಿಂದ ಭೂವನಪಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 1.00 ರಿಂದ 1.30 ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಹಾಸನ ಹೊರವಲಯದಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಹಾಸನ ರಾ.ಹೆ 
ಕಿ.ಮೀ 49 ರಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 2.60 ರಿಂದ 2.90 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ಬಾರಿ-373 ರಿಂದ ಹುಣಸಿನಕೆರೆ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ 
ಆ ps 
ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದ ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ 


ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (80” ರಸ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (135024) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬಳಿ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 13.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ 


ಹಾವಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[ 13? 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ಷೇತ್ರ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) " 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಕಸ್ಥೆ 
ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದಸೂರು. ಕಡದರವಳ್ಳಿ, ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ. ಸಾಲಗಾಮೆ. ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕೆ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುಕಸ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸ 
ಕಿಮೀ. 0.00 ಲಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ.ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಗನೆಕೊಪ್ಪಲು, ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ 
ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾಸನಷ ಠಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಪಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಗೇಗೌಡಸಕೊಪ್ಪಲು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.20 ರಿಂದ 4.00 


5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
[ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. § 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ರಸ್ತೆ ಶಂಕಡಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾಸನ ಫಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಪುರ, ವೀರಾಪುರ 
ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ತಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ-ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ 
ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.50 ರಿಂದ 4.00 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರವರೆಗೆ (ತೇಜೂರು ಕೆರೆಏರಿಭಾಗ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಹೊಸಲೈನ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 
ಕ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.30 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ p lai ಘಾ g 
ರಸೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ನ ದುರಸ್ಥಿ ಮತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 000 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡದ್ದು ರಸ್ತ;ಕಲಸ 
ಸ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಲ ಸ್ಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
(35079) | ಕ 
| _ 105000 | 


ES SS RSE ವಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 10.75 & 1.50 ರಲ್ಲಿ ಗುಡ್ಡ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು 
ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ 
ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ & ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (133293) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


k 
f 
i 


ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಣ್ಣು 
ಏರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ 


g 


98.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
KLE 


1 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ 


W 


ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ 
ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ 


67.00 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು - ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.70 
ರಿಂದ 7.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಲೂರು ತಾ। ಬಿ.ವೈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ - ದೈತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 1180 ರಿಂದ 1280 ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. (133033) 


ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಯರಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಾರೆ - ಪುರಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
ಹುನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಕುಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 6.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಹೊದಿ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ (135086) 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿಕೊಲ್‌ - ಕ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಆನೇಮಹಲ್‌ - ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.30 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ 
ಮೋರಿಗಳ ಹುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಚಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಇ 


ಅತಿಬೀಡು ಬಾಣಿಬ್ಯೈಲು ಕಿಮೀ 0.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೋರಿಗಳ ಪುನರ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಆನೇಮಹಲ್‌ - ಬೊಮ್ಮನಕೆರೆ - ಹೆತ್ತೂರು - ಐಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ ಕಿಮೀ 


25.50 ರಿಂದ 27.50 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಸಿ' ಕೆಲಸ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ತಾ ರಾ.ಹೆ -48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಜೇಲೂರು - ಹೊಂಕರವಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರ ಪುಸರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ, 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಆಲೂರು ಈ ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ - ಆನಗಳಲೆ - ಮಲಗಳಲೆ - ಹಳ್ಳಿಯೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 


4 Mf y ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
6.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಸಿ ಕೆಲಸ. - 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಶಾ॥ ಈಚಬೀಡು - ಕಳಲೆ - ಕೌಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ 0.0೧ ರಂದ 4,00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರ 


Ky ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಳಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


4.98 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಠಾ॥ ಹೊಸೂರು - ಹೊಸಕೋಟೆ - ಕೂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ, 


ಸಕಲೇಶಪುರ — ) — ಸೆ ಕಿ H .0 ಮೀ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕರಗೂರು ಹಳ್ಳಿಬೈಲು - ಹೆತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ ಸ ನಮೆಗನರಿಪೂೂಸ ದತ 
ವರೆಗೆ ಭಾಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಡುರಸ್ಸಿ ಕೆಲಸ. ನ್ನ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ - ಯಡಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರ 


y 448 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
ಶಪ ನ ನುಬಾಳು - ಸೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.0 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪ 0 ಸಶಿ RAMETERS 


ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Pa 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ! ಅಂದಾಜು ಮೊತ 
R ಜಿಲ್ಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ದ ಪ್ರಸುತ ಹಂತ 
| ಳು ರ್‌ 
ಆಲೂರು ತಾಃ ಕಣದಹಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ ೩30 ರಿಂದ 435 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ WE 
pe pe ed ೪ [Wat ಗ 
ON NN 30200 


HES ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 52.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಮಾವನೂರುನಿಂದ ಮಳಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ _ 


ಸ ನಿವರಸೀಪುರ ) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಃ, ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 69.50 ರಿಂದ ಮಾವಿಕಕೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ . 
0.00 ರಿಂದ 1.90 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ 

3 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |ಕಾಮಗಾರಿ- ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹಾಸನೆ- ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಿರೇಬೆಳಗುಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 120.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ- ಪಡುವಲಹಿಪ್ಲೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (134925) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 100 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ 
4 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 100) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ಥೆ 50.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (134360) /Call-2 


|- WN § 


EN SN 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಕಬ್ಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂ 
ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (135088) 


9 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-08 ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 51.90 ರಿಂದ 
54.90 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 57.10 ರಿಂದ 60.10 ರವರೆಗೆ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-08 
ರಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ) 
ಮತ್ತು ಹಳೇಕೋಟೆ-ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 190 ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (134511) 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
RY pe ನ್‌ ಸುತ ಹಂತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ಸಎಳ್ಳಿ-ಘರಿಗಟ್ಟ-ನರಸಿಸಕುಪ್ಪೆ 


ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ "ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


£ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಮಸರಂಗಾಲ : ರಸ್ತೆ (ಲೂಪ್‌ ರೊಡ್‌) ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ. 
ಮಾಗೋಡು. ಮಣಜೂರು. ಸೆಲಬಳ್ಳಿ, ಕೆಂದಿಣ್ಣೆ ಮಸರಂಗಾಲ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 
8.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 


g 
] 


ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನರಸೀಪುರ-ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಂದ 2.65 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


p28 
p28 
[ef 
ಟ 
ತೌ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ:ಅರಕಲಗೂಡು-ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ-ಕಬ್ಬೂರು-ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ)28.00 ರಂದ 
37.60ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ (134364) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಃ ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ದೇವರರಳ್ಳಿ. 
ಅರಕಲಗೂಡು ಶಣವಿನಕುಪ್ಪೆ. ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ. ಮಾ ಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.50 ರಿಂದ 450 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾದಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(!32546) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ-ಕೊರಟಿಕೆರೆ-ಬೆ ಸ್ನ ಸ ) ದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 
ಅರಕಲಗೂಡು [ನ ಲಗೂಡು ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ-ಕೊರಟಿಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 100 ರಿಂದ 0 ಕ8.ಮೀ ವರೆಗೆ 140.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(132538) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಕೊಣನೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೀರೇಹಳ್ಳಿ-ಮುತ್ತುಗದ ಹೊಸೂ 
ಅರಕಲಗೂಡು 15.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸ್ಟ 50.00 ಕಾಮಗಾರಿ ೧೯ ಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ.(132543) 


ಒಟ್ಟು 365.00 


ಅರಕಲಗೂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ಹೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[dt 
po 
[ay 
[28 
ಲಿ 


[RN 
g 
a 
p 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಕೆ.ಬಿ ಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1900ರಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 18.50 ರ೦ದ 18.60ರವರೆಗೆ 
ಬೇಲೂರು ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 200 ಹಾಗೂ 3.00 52.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ (135470) 


ನ ಟಾಟ ಸರ್‌ ದುವಧಗಹಾಧಾನೆಿತನೇಳಗಿವಲನ್‌ 


p 
{ 
¥ 


NESSES Dr 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಈ, ಸುತ ಹ 
ಕ್ಷೇತ ಸೇ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


) _ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡಗೂರು ಸಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಸೆ ಕಿ.ಮೀ 8.20 ರಿಂದ 8.10 ರವರೆಗೆ. ದೇವಿಷಳಿ ಕಿರೆ 
2 ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು pl Sa y 
ಏರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜನಶಿರಿಯೂರು ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 4.10 ರಿಂದ 4.40ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ, ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ- ೈಲಹಲ್ಲಿ-ಬಿಕ್ಕೋಡು-ಪಡುವಳಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 
20.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಘಟ್ಟ ಹಾಡ್ಗಗೆರೆ ಮಾಳಗೆರೆ ಮೂಲಕ 
ಕೆ.ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ತ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


ನಾವಾದಾಾಾಾಾನಾವವಾ RTS ವಾ 
TS 


ಮನಸೇ. 


ಆಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದಹಳ್ಳಿ - ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ರಸೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಖುತೀರ್ಥಹಳಕ್ಷೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕಾಯ 
ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ Fy ¢ ನಹಳ್ಳು ಕಸನಿ ತಂನಾಸೀರನರಕಿ, ಸ 145.00 ರ 
ಕಾಮಗಾರಿ (134435) ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
NESE] ವಷ 


el we | 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಅರಕಲಗೂಡು - ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ್‌-ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗು 
ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು |ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 18.20 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
} ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ : 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕ್ಷೇತ್ರ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
i 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಕಟ್ಟೇಪುರ-ಕಣಗಾಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟೇಪುರ-ಗೊಬ್ಬಿ-ಗೊಬ್ಬಿ ಕಾವಲ್‌- 
ಅರಕಲಗೂಡು [|ಮಾದಾಪುರ-ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.70 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 5.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಅರಕಲಗೂಡು - ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ್‌-ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗು 
ಅರಕಲಗೂಡು [ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.10 ಕಿ.ಮೀನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 5.00 


ಡೆಕ್‌ಸ್ತಾಬ್‌ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ-ಕೊರಟಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.30 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


5.00 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಗೊರೂರು-ಹೊಳೇಸರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮ 
ಅಣ್ಣಿಗನಹುಳ್ಳಿ-ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿ ದೇಎಸ್ಥಾನ-ಹರದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ- 
ಮಾಕವಳ್ಳಿ-ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (135217) 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಿ -ಬೈಲಹಲ್ಳಿ-ಬಿಕ್ಕೋಡು-ಪಡುವಳಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 19.60ರಲ್ಲಿ 


; ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗರೆ ಹಲೇಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 7.80 ರಲ್ಲಿ:ಮೋರಿ ಮತ್ತು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಮಸನೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಬಳೆ ಹಿರೇಮಗಳೂರು 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೇರುಪ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.50ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಳಿ ಮುತ್ತುಗನ್ನೆ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 


ಬೇಲೂರು 
ie ಹನಿಕೆ ಕೆ.ಬಿ ಹಾಳ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಷಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗರೆ ಹಲೇಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು 
pd ಣೈ, ಸ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ; 
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ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು REET ರಸಯಂದ ಯಮಸಂಧಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ SO ಕ್ಸ ಸ 
ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (133074) ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


(ಗೀರಿ 


ಭಾಷ್ಯ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟಿ ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-110 (ಬೇಲೂರು-ಬಿಕ್ಕೋಡು- 
ಮದಘಟ್ಟ-ವಾಟೆಹೊಳೆ) ಕಿ.ಮೀ 15.30ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
~ (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಸಲ್ಲ "ಮುಖ್ಯ" ರಸಾ ED ENS ಕಾಗ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ರವರೆಗೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) (ಶಾಂತಿನಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ) ರಸ್ತೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 

ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಗೌಡನಹಳ್ಳಿ. ಸಾರಿಹಳ್ಳಿ 
ಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗ ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 1.50 ರವರೆಗೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. K 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಬೌಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಕ್ಕನಘಟ್ಟ. (ಜಿ.ಮು.ರ) 
ಹಿಮ್ಮತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಫಾಕ್ಷರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಸ್‌ವೇ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಿಂಗಪಟ್ಟಣ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಹರುವನಹಳ್ಳಿ 
ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


(ರಾ.ಹೆ-373) ರಂದ ಎಂ.ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ 
ಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ನಗರ ಹಳೇ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳೆ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ , ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾರಮ್‌ ವಾಟರ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ನಗರ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಕರ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿ ಸೆಂಪ್ಪ್ಕಿ ಚಂದ್ರು ಮನೆಯಿಂದ ಗ್ರಿಲ್‌ ಶಿವಣ್ಣ 


ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾಲಿ. * - _ 


ಹಾಸನ ನಗರದ ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗದವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಶಿನ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಸಂತೇಪೇಟೆ ಶಾಲ ಹುಣಸಿಣಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್‌ 
ಕಲಾಂ ರಸ್ಗೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (80 ಫೀಟ್‌) ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 


F್ಯ, 


Rede 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾಸನ ನಗರ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಚರಂಡಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರು ಮನೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ iia MoS 
.  |ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. i 

ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-೮ನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ 100.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪಕಿಂಯಯಲಿದೆ 

ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿ ಪುಪರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ” ೦ಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನಿಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಆದರ್ಶನಗರ ಸಂರ್ಪ್ಷಸುವ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 100.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ನ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿ ಮಾರ್ಗ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ ರಸಯನ್ನು 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (80 ಫೀಟ್‌) ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ 100.00 
- ¢ ಸ್ವೇ ಶಾಲ ರಸ್ತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್‌ | 
ಕಲಾಂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (80 ಫೀಟ್‌) ರಸ್ಸೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 100.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-373) ರಿಂದ ಕೆ.ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ 100.00 
ಬೈಪಾಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ” 


' [ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ್ಲ 
ಆಬಾದ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 100.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, 

ಪೆನಷನ್‌ ಮೊಹಲ್ಲಾ , ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮೆಹಬೂಬ್‌ನಗರ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ 100.00 

ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ' 

ಹಾಸನ ನಗರ ಹೊಸಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪೊಲೀಸ್‌ ಕ್ಷಾಟ್ರಸ್‌ ಮಾರ್ಗ ತಮ್ಲಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ 100.00 

ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ” ನಾ | 

ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈದ್ಲಾ ಮೆದಾನ ಮುಖಾಂತರ | 
'& 5 [a [oa) pe 

ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ ರಸ್ತೆ (80 ಫೀಟ್‌) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ey ಅಂಡರ್‌ ಪ್ರಯುಯಲ್ಲದ 

ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಶಂಕದಹೊಸಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ 100.00 HAE 

ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | ಡರ್‌ ಪ್ರಶ್ರಿಯಯಲ್ಲೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಧು ಪ್ರಸ್ಥುತ ಹಂತ 
ಈ ಟು ಮ 
ಖೆ ಕಂದೆವನ್‌ ೨ ವಮ: ed ರ್‌ ಜ್‌ 
ಹಾಸನ ನಗರ ಬೀರನಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ನಾರಮ್‌ ವಾಟರ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ 100.00 ಚಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. - k 


ಸನ ವಗರ ಕುವೆಂಮನಗರ ಜಾ ಪಿಯ ವ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ಹಾಸನ ನಗರ ಸನಂ ಹೌಸಿಂಗ್‌ ಬೋರ್ಡ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 100.00 ಟಿಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಸ್ನಾರಮ್‌ ವಾಟರ್‌ ಡೈನ್‌ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಬಸವೇಶ್ವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (80 ಫೀಟ್‌) ರಸ್ತೆಯ ಮಳೆಯಿಂದ] , 100.00 ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಸವ ವ ಸ್ಟ ಪಪಟ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ಹಾಸನ ನಗರ ಸತ್ಯಮಂಗಲ ಕೆರೆ ಕೋಡಿಯಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ) ಟೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಟಾರಮ್‌ ವಾಟರ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. _ fy 
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,ಎಲ್‌.ಎ.ಕ್ಯೂ 141೧ ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-1) 
ಘೋಷ್ತಾರೆ (೧೦೭೦-21) 
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ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ - 
(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
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ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ 1417 ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-2) 
ಘೋಷ್ಟಾರೆ (2೦2೦-21) 
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) ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 

f (ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 

i ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
A 

| N 

3 


ವ 
15200 ಕ್‌ ಹಿ 


y ಬಹಿ 


(ಲ 
*. ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಯೂ 141ಗೆ ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-2) 


ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ,ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪ / ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ 
ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು I 


ಭತೆಬ್ದಾರಿಸರಸ್ಟೆಗಳು: 


Nin Sib PMN NN 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-॥ (132930) ಹಾಸನ .ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ- 
21) ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 28.20 ರವೆರಗೆ .ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ಭಾಗಗಳ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


(ಡೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಾಟಸನಲಸಾಲಿಸ ಧ್ಯ ಹ್ಲಗ್ದವುಗಿಲವರವಾಳಸಲ್‌ಾ್‌ 


ಸಿಸಿ ಡ್ರೈನ್‌ ಮುಗಿದಿದು ರಸ್ತೆ 
ಕೆಲಸ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಕಿ.ಮೀ 27.10 ರಿಂದ 27.30 ರವೆರಗೆ 
ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಅಣ್ಣೇಚಿಕ್ಕೂರುರಸ್ತೆಯ (ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌. ಹೆಚ್‌-21 
ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ. ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ, (135781) 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.85) ಕಿ.ಮೀ 273.40 ರಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (133075) 


ಧಾನಾನುಹಮಭಾಸಾಸರಾಲರಿರಾ ರಲ 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಮ - - ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ೨ 
| ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು (ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಃ ಹುಳಿಯಾರು ಕೇರಳಾಪುರ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-!02 ಸರಪಳಿ. 148.00 ರಿಂದ 150.12 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ (135030) 


ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 (132932) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಅಡ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ 
ತಮ್ಮಾಪರ-ಚಿಕ್ಕಕೂಂಡಗೊಳ-ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ 
ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 0.20 ರವರಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ 
ರಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 


100.00 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ -ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ 
ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಕುಳ್ಳಿ. ದಸೂರು , ಕಡದರವಲಳ್ಳಿ . ಸಾಲಗಾಮೆ , ನರಸೀಪುರ (ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಥೆ ) ಕಿ.ಮೀ 20.00 ರಿಂದ 20.50 ರವರಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಲಗಾಮೆ ಗ್ರಾಮ 
ಪರಿಮಿಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಬ್ಬಳಿ. ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ 16.00 ರಿಂದ 16.50 ರವೆರೆಗೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ಸೆಯಿಂದ (ಪೃದ್ಧಿಭೀಯೆಟರ್‌ ಬಳಿ) ಕುವೆಂಪು 
ನಗರ ಹಳೇತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಮಾರ್ಗ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 
130 ರವೆರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಪ್ಯಾಕೇಟ್‌-3 (132929) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯಾದ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
(ಪೃಥ್ಧಿಥೀಯೆಟರ್‌ ಬಳಿ) ಕುವೆಂಪು ನಗರ ಹಳೇತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಮಾರ್ಗ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯನ್ನೆ 


ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 0.70 ರಿಂದ 095 ರವೆರೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ]. 


NM 


ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ನೆಯಾದ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 180.70 ರಿಂದ ಭೂವನಹಳ್ಳಿ 
ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ 100 ರಿಂದ 1.30 ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಹಾಸನ ಹೊರವಲಯದಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಹಾಸನ ರಾ.ಹೆ 
ಕಿಮೀ 49 ರಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ ಹೆಜ್‌.ಹೆಜ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು 
ರಾಜ್ಯ ಹೆದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 2.60 ರಿಂದ 2.90 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-373 ರಿಂದ ಹುಣಸಿನಕೆರೆ ಸರ್ಕಲ್‌ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದ ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (80" ರಸ್ತೆ) ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. (135024) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ, ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ, ಕಬ್ಬಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಿ.ಮೀ. 11.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


190.00 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆ | ಪುಸುತ ಹಂತ 
ok _ WG ಸ ನಷ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ಥೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ i 
10 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡರೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದಸೂರು. ಕಡದರವಳ್ಳಿ. ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸಾಲಗಾಮೆ, ನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ 
11 ಹಾಸನ ಹಾಸನ 


ಕಿ.ಮೀ. ೧.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ.ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


py 


5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ; 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 


& 


ಹ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ. ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ' ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ಕೆಲವತ್ತಿ ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ಕುದರಗುಂಡಿ ಹ EOS 
ಧನ ವೇದಾವತಿ 8.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ - is ನ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಉಗನೆಕೊಪ್ಪಲು. ಮಾರೇನಹಳ್ಳಿ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ 
13 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ3.00 ರಿಂದ 4.00 ರಪರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಬೆ 


ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರಸ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


4 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕ.ಮೀ.5.00 ರಿಂದ 1.00 ರವರೆಗೆ ( 
ಈ ಅಳಿ ೪ ನ 5.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
(ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರಸ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.20 ರಿಂದ 4.00 
ರವರೆಗೆ (ಆಯ್ಸಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಹಾಸನ ಈಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 


ರಸ್ತೆ ಶಂಕದಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ .ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರಸ್ಸಿ 
ಮಗಾರಿ. ೫ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


pt pt pF 
& & a 
$ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಯಪುರ, ವೀರಾಪುರ 
ಮಾರ್ಗ ಬೇಲೂರು ರಸ್ಥೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Y 
p28 
u 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


[0] . 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ-ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ WN 

ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.50 ರಿಂದ 4.00 500 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 

ರವರೆಗೆ (ತೇಜೂರು ಕೆರೆಏರಿಭಾಗ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 

"ಹಾಸನ ನಗರದ ಹೊಸಲೈನ್‌ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಕಸ್ತೂರಬಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಸರುವ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.30 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ ಅಪ್ರೋಚ್‌ 10000 SN Ws ಕಸ 
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ನ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಅಗಲೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ' ದ 


ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ 
(135079) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 10.75 & 1.50 ರಲಿ ಗುಡ 
Ny ವೌ NR ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು 
ಸಕಲೇಶಪುರ _ Wg ಮ MN 67.00 ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಣ್ಣು 
ಗ್ರಾಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಗನಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಚಿಟ್ಟನಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ಏರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ” 
ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ & ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ (133293) 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು -ಹೊಂಕರವಲ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.70 
ರಿಂದ 7.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಸಿ 
ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ [ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆಲೂರು ತಾ। ಬಿ.ವ್ಯೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ - ದೈತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು 8500 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 11.80 ರಿಂದ 1280 ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
“|ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. (133033) 


| ತಾಲ್ಲೂಕು ' ರಾಯರಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಾರೆ - ಪುರಬೈರನಕಾಳ್ಳಿ ಮಾದಿಖಳ್ಳಿ EEN 
ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಕುನುಮವಹಳ್ಳಿ - ಕುಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 8.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಹಾದಿ 98.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
| ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ (135086) | 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥। ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿಕೊಲ್‌ - ಕ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಸಕಲೇಶಪುರ |ಆನೇಮಹಲ್‌ - ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 4.30 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ K ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮೋರಿಗಳ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ. . 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


gp 
# 
; 
pi 


SF 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಚಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರ; 
ಾಣಿಬೈಲು ಕಿ.ಮೀ 0.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಬೋರಿಗ 


ಸಕಲೇಶಷಹುರ ಶಾ॥। ಆನೇಮಹಲ್‌ - ಬೊಮ್ಮನಕೆರೆ - ಹೆತ್ತೂರು - ಐಗೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
25.50 ರಿಂದ 27.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಸಿ ಕೆಲಸ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಈಾ॥ ರಾ.ಹೆ -48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು - ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಪಿ ಕೆಲಸ. 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ ~ ಆನಗಳಲೆ - ಮಲಗಳಲೆ - ಹಳ್ಳಿಯೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
6.00. ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ॥ ಈಚಬೀಡು - ಕಳಲೆ - ಕೌಕೋಡಿ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 4,00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಸಿ ಕೆಲಸ. 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹೊಸೂರು - ಹೊಸಕೋಟೆ - ಕೂತಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ, 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ - ಯಡಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾವಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ, 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗನಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 
ರಿಂದ 2.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ELS ESE RN 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಠಾ ಕರಗೂರು - ಹಳ್ಳಿಬೈಲು - ಹೆತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ 


4.90 


4.97 


498 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


490 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


4.96 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
3.32 ಕಾಮಗಾರಿ 
448 ಕಾಮಗಾರಿ 
496 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
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ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಕ್ರ.ಸಂ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕಣದಹಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.30 ರಿಂದ 435 ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ' ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸೆಯಾದ ಕಬ್ಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂ 
ಮೂಲಕ ಚಿಕ್ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ, ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ 
(ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. (135088) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆಸರಸೀಪುರ ತಾ. ಮಾವನೂರುನಿಂದ ಮಳಲಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (0.00 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 
4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (134368) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 69.50 ರಿಂದ ಮಾವಿನಕೆರೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
0.00 ರಿಂದ ೬90 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ- ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ಹಾಸನ- ಮೈಸೂರು ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಹಿರೇಬೆಳಗುಲಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ- ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾರಗೌಡನಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲಿಗೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಸೆಗಳ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (134925) 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ: ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ 


ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.00) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾವಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (134360) /Call-2 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-08 ರಸ್ತೆ (ಸರಪಳಿ 51.90 ರಿಂದ 
54.90 ಕಿ.ಮೀ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 57.10 ರಿಂದ 60.10 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾ. ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-08 
ರಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಂಜನೇಯಸ್ಸಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 2.00 ವರೆಗೆ) 
ಮತ್ತು ಹಳೇಕೋಟೆ-ಮಾವಿನಕೆರೆ ರಸ್ಟೆಯ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 190 ವರೆಗೆ) ಮತ್ತು; 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (134511) 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


4.45 


150.00 


120.00 


50.00 


ಸ 502.00 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊನ್ನಎಳ್ಳಿ-ಘರಿಗಟ್ಟ-ನರಸಿನಕುಪ್ಪೆ 
ಅರಕಲಗೂಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 6.50 ಕಿ.ಮೀ ಷರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಈಾ॥ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಮಸರಂಗಾಲ ರಸ್ತೆ (ಲೂಪ್‌ ರೊಡ್‌) ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ. 


ಅರಕಲಗೂಡು |ಮಾಗೋಡು. ಮಣಜೂರು. ನೆಲಬಳ್ಳಿ. ಕೆಂದಿಣ್ಣೆ ಮಸರಂಗಾಲ. ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ೧.00 ರಿಂದ 
8.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಈ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ಸರಸೀಪುರ-ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 265 


Ne CA ದ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 

ಸೀಪುರ ತಾ:ಅರಕಲಗೂಡು-ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ-ಕಬ್ಬೂರು-ಕೆ.ಆರ್‌.ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ)28.00 ರಿಂದ 
ಠೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ (134364) 


ಬ: 


100.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಸಿ.ಎಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪ.ಸಿ. - ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಡೇವರರುಳ್ಳಿ. 
ಶಣವಿನಕುಪ್ಪೆ. ಶಾನುಖೋಗನಿಹಳ್ಳಿ. ಮಾದಿಕುಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.50 ರಿಂದ 450 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ 60.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(132546) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ-ಕೊರಟಿಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 


3 ೨ 140.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ.(32538) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಕೊಣನೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೀರೇಹಳ್ಳಿ-ಮುತ್ತುಗದ ಹೊಸೂರು ಸರಪಳಿ 
ಅರಕಲಗೂಡು 15.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 50.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ.(132543) 


ಒಟ್ಟು 365.00 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹನಿಕೆ ಕೆ.ಬಿ ಹಾಳ್‌ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.00ರಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 18.50 ರಿಂದ 8.60ರವರೆಗೆ 


ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 2.00 ಹಾಗೂ 3.00 5200 ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 
ರಿಂದ 5.10 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಹಾನಿ ದುರಸ್ಥಿ (135470) 


” 


Se 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಾಜನಶಿರಿಯೂರು ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಾಪುರ ಸೆ 
ಕಿ.ಮೀ 4.10 ರಿಂದ 4.40ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಲ್ಲಿ-ಬಿಕ್ಕೋಡು-ಪಡುವಳಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ 
20.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಘಟ್ಟ ಹಾಡ್ದಗೆರೆ . ಮಾಳಗೆರೆ ಮೂಲಕ 
ಕೆ:ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 7.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ 


j 
[3 
i 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಅರಕಲಗೂಡು - ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ್‌-ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಸ 
ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 18.20 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ . ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಇ PE ದಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಣದಹಳ್ಳಿ - e— ಗ ಮ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 145.00 ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯ 
ಹಾನ್ಸ ಸ ಕಾಮಗಾರಿ (134435) i ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 


ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ . 


KY 
+ 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ 


Wy 
ಕ್ಸೇತ್ರ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಕಟ್ಟೇಪುರ-ಕಣಗಾಲು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟೇಪುರ-ಗೊಬ್ಬಿ-ಗೊಬ್ಬಿ ಕಾವಲ್‌- 
ಅರಕಲಗೂಡು ಮಾದಾಪುರ-ಬಸವನಕಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.70 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ಮೋರಿ ಹುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ-ಕೊರಟಿಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 7.30 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ 


ಡೆಕ್‌ಸ್ಲಾಬ್‌ ಮತ್ತು ಚರಂದಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


5.00 


5.00 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಅರಕಲಗೂಡು - ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ್‌-ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗು 
ಅರಕಲಗೂಡು [ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.10 ಕಿ.ಮೀನ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ತೇಜೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 


5.00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಗೊರೂರು-ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗಂಗನಾಳು ಗ್ರಾಮ 
ಅಣ್ಣಿಗನಕುಳ್ಳಿ-ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ತಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ-ಡರದೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಳೇನರಸೀಪುರ- 
ಅರಕಲಗೂಡು ₹2 ಸ್ಯ ಸ ಥು pi 10.00 
ಮಾಕಐಳ್ಳಿ-ಕಳ್ಳಿಹೊಪ್ಪಲು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 3.00ನೇ ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (135217) 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಲ್ಲಿ-ಬಿಕೋಡು-ಪಡುವಳಲು ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ 19.60ರಲ್ಲಿ 
ಜೇಲೂರು ; ಏ Ep) 2 K) E 2 4.98 
ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗರೆ ಹಲೇಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 7.80 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಸ 
K . ಬ 96 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಸಮನೆಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಅಂಬಳೆ ಹಿರೇಮಗಳೂರು ik 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3.50ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 3 i 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ ರಸೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲನಹಳ್ಲಿ ಮುತುಗನ್ನೆ ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
Kk] ಇಂ ಹಾ 7 rl K ೪ 498 


ಪನಿಕೆ ಕೆ.ಬಿ ಹಾಳ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 0.00ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂದಿದೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ 


., 


i 


EBS Recs. ce 
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k 
f 
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f 
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ಜವಾಪವಗ; 


pe 


ವಟು" 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೊ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಗರೆ ಹಲೇಬೀಡು ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಮತ್ತು 
ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ 


N - RS ER ನ 
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೂಡಿಗೆರೆ-ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಮಸಂಧಿ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (133074) 


ಗಸ್‌ ರ್‌ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-!10 (ಬೇಲೂರು-ಬಿಕ್ಕೋಡು- 
ಮದಘಟ್ಟ-ವಾಟಿಹೊಳೆ) ಕಿ.ಮೀ 15.30ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


2೦21-22 ನೇ ಸಾಲಗೆ ಹಾಸನ ಜಲ್ಲೆಯಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ತಿ/ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿವರ 


(ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲ) 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಸೇತುವೆ/ಸಿ.ಡಿಗಳ ವಿವರ 


ಮ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೊಳಸಬೇಕಾದ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಎಎರಗಳು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು [ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೆ 


sl. ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ 
Rs ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್‌ 
ಅಲ್ಲೆ -MDR | ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 
ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ 


kc 


Hassan 8385.00 . 


635.00 1394.08 


Arkalgud 1750.00 455.00 


i 0 2074.50 
ಹಾಸನ Holenarasipura 0 


Sakleshpura 0 11.60 | 49.86 
Alur 0 20.20 | 23.35 


Arsikere | 0 
0 


6780.00 2324.95 


3190.00 445.00 


1355.00 30.00 


Channarayapatna 3250.00 0 


27419.50 4843.93 


ಎಲ್‌.ಸಿಕ್ಯೂ 141ಗೆ ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-2) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ 1 ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ವಿವರ 


_ ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್‌ | ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೆ 
2 ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲಬಹುದಾದ 
p ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
& ಕ್ಷಿತಿ ಮೀಗಳಲ್ಲಿ” 
2 ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
{ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ 
[=] pe 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಲೂರುನಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ವರ್ತಿಕೆರೆ ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಕೊಂಡಜ್ಜಿ 
ಯಲಗುಂದ ನಿಟ್ಟೂರು ಬಾಗೇಶಪುರ `ಚಿಂದೇನಹಳ್ಳಿಗಡಿ ದಾಸರೀಘಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆ 5.00 
ಸರಪಳಿ. 20.00 ರಿಂದ 25.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ” 200.00 
ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-21 ಕಿ.ಮೀ.30.90 ರಿಂದ: 31.70 ರವರೆಗೆ 0.80 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗಗಳ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. ” 200.00 
ಹಾಸನ ನಗರ ಡೈರಿ ಸರ್ಕಲ್‌ನಿಂದ ಬುಸ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯ ರಾ.ಹೆ. ಬೈಪಾಸನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.ಸಂ-71ಇ) 
“ 5 ೪ K) KS - 2.00 100.00 
ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. K 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ 
(ರಾಮದೇವರಪುರ- -ಕೆಲವತ್ತಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವ್ಮ ೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಾಸನ 300 100.00 
ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಲೂರುನಿಂದ ತುರುವೇಕೆರೆ ಡೊಡ್ಡಕಣಗಾಲು ವರ್ತಿಕೆರೆ ಕಡದರವಳ್ಳಿ ಕೊಂಡಚ್ಚಿ ಯಲಗುಂದ ” ” 
ನಿಟ್ಟೂರು ಬಾಗೇಶಷುರ ಚಿಂದೇನಹಳ್ಳಿಗಡಿ ದಾಸರೀಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.17.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ 
(ರಾಮದೇವರಪುರ-ಕೆಲವತ್ತಿ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ.) 
| 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-8) ಕಿ.ಮೀ 110.10 ರಿಂದ 110.80 ರವರೆಗೆ ಉಚ್ಚಂಗಿ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ |ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ 0.70 200.00 
ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.85) ಕಿ.ಮೀ 275.10 ರಿಂದ 275.80 
4 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕೆಲೇಶಪುರ [ರವರೆಗೆ ಹಟ್ಟುಗದ್ದೆ ಹತ್ತಿರ ಭಾರಿ 'ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 0.70 300.00 


ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


|: 


ಕಿ.ಮೀ.ವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 


ಸಿ/ಪು ತಕಣ ದುರಸಿಗೆ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ i ತಗಲಬಹುದಾದ 
ಕಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೆಯ ಹೆಸ ಸೆಯ ಉದ್ದ kK 
ಕ.ಸ , ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ ಪಂಟ ಮೊತ್ತ 
kd ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
| ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನ್ಮಾಪುರ - ಪಣಗೂರು ರಸ್ತೆ &ಮೀ 49.10 8.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 1 
5 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ kg 4 ಈ 4 0.25 150.00 
ih 3 ಹಾನಿಯಾಗಿರು ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
} 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-75 ರಿಂದ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ - ಹಿರಿದನಹಳ್ಳಿ -— ಹೆತ್ತೂರು - ಕೊಡ್ಡಿಪೇಟೆ - 
6 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ಕೊಣನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 38.10 ರಿಂದ 39.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 160 300.00 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
k ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಸಾವೆ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-8) 116.75 8.ಮೀ 117.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ pee ಯ 1 
ಪಾಲಹಳ್ಳಿ ಹೊಳೆ ಬದಿಯ ರಸ್ತೆ ಜಲಾವೃತವಾಗುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ, " i 
$ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ.85) ಕಿ.ಮೀ 287.00 ರಿಂದ 294.90 290 K 49000 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಗೆರೆ ಕುಸಿಯುವ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. | ” 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಎನ್‌.ಹೆಜ್‌-75 ರಿಂದ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ - ಹಿರಿದನಹಳ್ಳಿ - ಹೆತ್ತೂರು - ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ - 
p] ಸಕಲೇಶಪುರ ಕೊಣನೂರು ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 17.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ 0.20 200.00 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
11.60 1790.00 
10 ಆಲೂರು ತಾ। ಬೇಲೂರು - ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 10.00 500.00 
ಆಲೂರು ಈಾ॥ ಬೇಲೂರು - ಕೊಡ್ಡಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 43.40 ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕೊರೆದಿರುವ 
[ ಸಕಲೇಶಪುರ ಣಾ ಣಾ ಪ 0.10 15.00 
” |ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
ಆಲೂರು ತಾ॥ ಆಲೂರಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡಕಣಗಾಲ್‌ - ವರ್ಟಿಕೆರೆ - ಕಡದರವಳ್ಳಿ - ಕೊಂಡಜ್ಜಿ - ಯಲಗುಂದ 
12 ಸಕಲೇಶಪುರ — ನಿಟ್ಟುರು - ಬಾಗೇಶ್‌ಪುರ - ದಸಿಗಟ್ಟ ಮಾರ್ಗ ತುರುವೇಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3,00 ರಿಂದ 13.10 10.10 800.00 
ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಕನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
ಬಟ್ಟು: 1315.00 
ಸಕಲೇಶಪುರ / ಆಲೂರು ಒಟ್ಟು : 
5 ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-110 (ಬೇಲೂರು-ಬಿಕ್ಕೋಡು-ಮದಘಟ್ಟ- 
ವಾಟೆಹೊಳೆ) ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
4 ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವೀರಾಜಪೇಟೆ-ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-27 ಕಿ.ಮೀ. 146.27 ರಿಂದ 147.00 


« ereaekstnasicotsd a 


ee sr Resa 


ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್‌ | ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೆ 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ EN 

ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ | ತಗಲಬಹುದಾದ 
> ಗ್‌ ಎ | ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 

ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ಈ pd 


ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣವಾರದಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ 
ಸುಳಗೊಡು-ಸೋಮವಾರ, ದೊಡ್ಡಬೆಮೃತ್ತಿ ಬರಗೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ-ಗೊಪ್ಪನಗುಡಿ-ನಿುವಾಣೆ- 


ರಕಲಗೂಡು 
5 | ಅರಕಲಗೂಡು | ಅರಕಲ 'ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು-ಕ್ರವಣೂರು-ಕಿಕ್ಟೇರಿ-ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 100 8.00 300.00 
ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುಳಿಯಾರು ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-102 ಸರಪಳಿ 144.39 ರಿಂದ 
16 ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು ERE) 


147.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-08 ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 43.52 ರಿಂದ 50.10, 50.80 ರಿಂದ 55.30, 


೨ ಶನ: pe 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಗ್ಗ 51.52 ರಿಂದ 6419 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂಬಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹುಳಿಯಾರ್‌ -ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ಕಿ.ಮೀ 99.08 ರಿಂದ 144.39 ರವರೆಗೆ) (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌.!02) (45.31 - 


Se 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |ಓವರ್‌ ಲ್ಯಾಪ್‌ 3.71) ಕಿ.ಮೀ 100.00 ರಿಂದ 115.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ 15.50 400.00 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೋಕು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಿಂದ ನಾಗಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 

ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ನಿಡುವಣಿ-ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು-ಶ್ರವಣೂರು-ಕಿಕ್ಕೇರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 47.90 ರಿಂದ 76.87 ರವರೆಗೆ. ಕಿ.ಮೀ 3.00 150.00 


61.00 ರಿಂದ 64.00 ರವೆರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


20 | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೋಕು ಸೂರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


65.00 
SE 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾಗ ಮಂಡ್ಯ-ಹಡಗಲಿ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-47) ಸರಪಳಿ 108.00 ರಿಂದ 108.30 


ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 


ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 40.00 


1.30 45.00 | 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-75 ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-173 ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹಿರೀಸಾವೆ- 
ಸುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ-ಬಾಗೂರು-ದುದ್ದ-ನಿಟ್ಟೂರು-ಗಂಗೂರು-ಹಳೆಬೀಡು-ರಾಜನಸಿರಿಯುಡು, ಕಳಸಪುರ-ಲಖ್ಯಾ 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 13.50 ರಿಂದ 13.80 ಮತ್ತು 20.00 ರಿಂದ 21.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ | ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 


ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್‌ | ತಕ್ಷಣ ದುರಸಿಗೆ 
ಕ್ಕ | ತಗಲಬಹುದಾದ 
ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 
ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ 


ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು 


WW 


ಚೆನ್ನ ಶ್ರವಣಜೆಳಗೊಳ 
ಚ ] — ಸ್‌ಷ 
3 ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ-ಅರಸೀಕೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸ್ತೆಯ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-7) ಸರಪಳಿ 89.50 ರಿಂದ 91.27 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಚೆನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ-ನುಗ್ಗೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-147) ಸರಪಳಿ 15.30 ರಿಂದ 
16.70 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


st 
"9 
g 
ಟ್ಛ 


ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-102(ಹುಳಿಯಾರ್‌ ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಯ ಕಿ.ಮೀ 55.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 70.08 
ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 173 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಜಾವಗಲ್‌ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-73 ರನ್ನು ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ ೧.0೦ ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 20.00 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ 


ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಪಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 
6.00 ಕಿಮೀ.ರಷರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


Ww 
KN 

p28 

u 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ- -ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡರೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ದಸೂರು. ಗುಲ್ಲೇನಹಳ್ಳಿ ಸ ಸಾಲಗಾಮೆ. ನರಸೀಮರ ರಸ್ತೆ "0.00 ರಿಂದ.00 ಕಿಮೀ 
ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ. ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ. ಕಿ.ಮೀ.0.00೦ ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. (ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ. ಚಿಕ್ಕಗದ್ದವಳ್ಳಿ) 


ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಉಗನೆ, 
ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ. ಕಬ್ಬಳಿ. ಕೈಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕ 
pS 


ಹಾಸನ 


5.00 195.00 5.00 


ದಳು 


ಯೊ 


ಸ್ಯ 


ಕನಢ 


ಪ 


೧ 


ಹಾ ಮಾದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ X 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್‌ | ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೆ 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ K 4 ' 

ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ | ತಗಲಬಹುದಾದ 
K y © | ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 

ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ ವಂ pS 


ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
3.00 160.00 4.00 


3.00 160.00 4.00 


(ಜಿ.ಮುರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.60 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 260 . 100.00 


ಹಾಸನ 


ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ಕಿ.ಮೀ.5.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿರುಮನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತಾನೆ ಸಕಲೇನಹಳ್ಳಿ 
ಹಾಸನ ಸನ 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ.ರಸೆಯಿಂದ ಕಂದಲಿ ಬ್ಲೈಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸೆ ಮಾರ್ಗ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಹಂದಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆ 
ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಲ : n k > 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಎಸ್‌. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ನಾರಿಹಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು 
ಹಾಸನ ಹಾಸನ 


( ಬಿ 
ಲಿ 2.20 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
NL 


ಹಾಸನ 


ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪಲು ತಟಿಕೆರೆ ಮಾರಿಗುಡಿಕೊಪ್ಪಲು ಸಿಂಗಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.20 100.00 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಕ್ಕನಘಟ್ಟ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬದಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ (ಹಾಸನ 
ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-21) ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ.34.20 ರಿಂದ ಮಾರ್ಗ 0.80 100.00 
ಸೊಕ್ಕನಘಟ್ಟ, ನಾಗತವಳ್ಳಿ-ಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.80 ರವರೆಗೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ಹೊರವಲಯದಿಂದ ತಿಪಟೂರು ಹಾಸನೆ ರಾ.ಹೆ ಕಿ.ಮೀ 49 ರಲ್ಲಿ ಡೈರಿ ವೃತ್ತದಿಂದ > ——| 
ಹೆಜ್‌.ಹೆಜ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು-ಮಂಗಳೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 
ರಸ್ತೆ (ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.10 ರವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮರು 

ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. | ಲ 


2.00 100.00 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಬಿ ರಸ್ತೆ (ರಾ.ಹೆ-373) ರಿಂದ ಕೆ.ಹೊಸಕೊಪ್ಪಲು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಬೈಪಾಸ್‌ 
ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ 1.00 100.00 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


L 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ದಾಪರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ-ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ 
ನಿಂದ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 0.40 ರವರೆಗೆ 


? 0.40 100.00 
(ಶಾಂತಿನಗರ ವೃತ್ತದಿಂದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ) (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 


ಅಭಿವುದಿ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್‌ 


ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ತಕ್ಷಣ ದುರಸಿಗೆ | 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 2 ದ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷೆ | ತಗಲಬಹುದಾದ 
ಕ್ರಸ ಕು ತ್ರ ನಯ ಹೆಸರು ಶಿ 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ¥: ನ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
”  |ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸನ ಶಾಲ: ಕು ನ್‌. ಸ್‌. ಸ, ಸ್‌. pa 2 ಮುರ ಛೆ 4 
§ ಹಾಸಿನ ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಕು ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತಟ್ಟೇಕೆರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿ. ) ಮಳೆಯಿಂದ 100 100.00 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಗ್‌ ವಾ: ಹ್‌ ——— 
ಸ್‌: ್ಸ್‌ ಇನಿ, ನ ನಔ ಖಿ: ಸಿಸ್‌: ed kK Fi ರಸೆ - ಬ 
್ಯ ಬಾತ ಭಾಷಿ ಹಾಸನ ನಗರ ರಿಂಗ್‌ Koc ಪೃದ್ದಿಧೀಯೇಟರ್‌ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ (ಜಿ.ಮು.ರ) ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂ' ಕಪ 100.00: 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ಥಾರಮ್‌ ವಾಟರ್‌ ಡ್ರೈನ್‌ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
N 
ಸ್‌: SE Pett ಲೆ ನಿಯ ಠಿ) ರಸೆಯಿ ಲೆ, ಸಂಪಕ ಕ್‌ ಸಿ 
4 ಜಿ ಹಾಸನ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು (ರಾ ಸ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗಿಲೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 24 100.00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸ EE SEE 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚೌಕೂರು ಜ್ಯ ಹೆದಾರಿ) ರಸೆಯಿಂದ 
10 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಸಾನನ್ನ ತಾರಾಕು ಪಫೀಗೀಡು ಅನೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ರಸ 1.50 100.00 
ಕೊಕ್ಕನಘಟ್ಟ.(ಜಿ.ಮು.ರ)ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
[ x J 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ಬಾಗೇಶಪುರ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
Il ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 2.50 2.50 100.00 
ಕ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ- -ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ವಾಗ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ p 
12 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ದೊಡ್ಡಗದ್ದವಳ್ಳಿ, ನೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ ರಸ್ತೆ (ಜೆ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.7.00 ರಿಂದ 8.00 1.00 "100.00 
ಕಿ. ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸೆ ಸ್ನೆಯಿಂದ ಸೀಗೆ, ಕೊಂಡಜ್ಜಿ, 'ರಾಯಪುರ ಮಾರ್ಗ 
13 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹಳೇಬೀಡು-ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿಮುರ) ಕಿ.ಮೀ.4.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ 1.00 100.00 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
L 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿರುಮನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತಾನೆ ಸಕಲೇನಹಳ್ಳಿ 
14 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಮಾದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಮೀ. 0.00 ರಂಡೆ 2.00 ರವರೆಗೆ 2.00 100.00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸ್ತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಟಿ. ರಸ್ತೆ ಸ್ಟೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ ಅಗಲಹಳ್ಳಿ 
[5 ಹಾಸನ ಹಾಸನ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.3.00 ೦೦೮ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ (ಮುಗ್ಲೂರು ಕೆರೆ ಏರ) ಮಳೆಯಿಂದ 1.00 100.00 


1 


ಸವ 


SENS 


PE 


Fd 
¥ 
4 


ಡಾಕ್ಟರ 


ಸಜನ 


REGU 


ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸೆಯ ಹೆಸರು ರಸೆಯ ಉದ ೯ಣಾಳ್ಳ HA 
ಈ Fo ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ನ್‌್‌ | ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾಸನ ನಗರ ಹಳೇ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಾಸನಾಂಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆ iad WN 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 40 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಲಗುಂದ-ಜಾವಗಲ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಟ್ಟೂರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೊಸೂರು. 
ಸಿಂಗಟಗೆರೆ ರಸ್ತೆ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 3.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 3.00 100.00 
ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ದಸ್ಲೂರು, ಸಾಲಗಾಮೆ, ನರಸೀಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಗ್ರಾಮಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 1.00 100.00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ 7] 06 in 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 040 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳೇಬೀಡು-ಆನೆಚಾಕೂರು ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಮುಖಾಂತರ ; 
ಅಬ್ದುಲ್‌ ಕಲಾಂ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (80 ಫೀಟ್‌) ಚಿಕ್ಕನಾಳು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಡ್ಲಿಮನೆ-ಹೊಸಲೈನ್‌ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1.00 100.00 
ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


—— ಕ 
2 ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಅಣ್ಣಿಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ iid re | 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. K ;00 
js ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎನ್‌.ಎಸ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಮಾರ್ಗನಹಳ್ಳಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ 66 ine 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ- ಸೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ | IK 
23 ಮಾರ್ಗ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ, ನರಸೀಪುರ (ಜಿ.ಮು.ರ) ಮಾರ್ಗ ಹೊಮ್ಮಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 0.70 100.00 
ರಸ್ತೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ. | 
ಸ ಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಬಿ ಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ, 4.23 ರಿಂದ 4. ರೆಗೆ 
p ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಬಿಂಡಿಗನವಿಲೆ ರಸ್ತೆ 60 ರವರೆಗೆ (ಅವ್ವಯ್ಕನ 


ಕರೆ) ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 0 190,00 249 


ಮಳೆಯಿಂದ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ದುರಸಿ/ಪುನರ್‌ | ಶಕ್ಷಣ ದುರಸಿಗೆ | 
ಗಂಜ Rd ತಗಲಬಹುದಾದ 
ನ 
ಕಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ys 
ki 4 Eo A ಸ ವಿ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
p ನ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) |ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಸ ರೆಗೆ 
ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸೆ ಮ ಸೆ ಕಿ.ಮೀ.3. ದ 6.00 ರವ 
§ ಜಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ಈ ೧! ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೌಶಿಕ-ಮರ್ಕುಲಿ ಮಳಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.50 ರಿಂದ 6.00 el 60G 450 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. p 
ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹರಳಹಳ್ಳಿ ಹಂದಿನಕೆರೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 
9 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಡ್‌ I) ರಾ ೪ 1.50 {00 
ಸ ನ 1600 ಕಿಮೀನವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ದಾಪುರದಿಂದ ಕಿತ್ತನಕೆರೆ ಬಾರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ 
10 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 2.00 2.00 
ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಉಗನೆ. | 
[Nl ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕದ ಕೊಪ್ಪಲು ಮುದ್ದಾಪುರ ಕಬ್ಬಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ21.00 ರಿಂದ 2.00 160.00 4.00 
23.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸ A .ಡಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸೆ ರಿಪು ಸೆ ಸೆ ಕಿ.ಮೀ.1.80 ರ 
12 ಮ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ: ಕಬ್ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.80 ರಿಂದ 3 80.00 0.00 
2.20 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರವಂಗಲ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ರೇಷ್ಟೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂಭಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ ಮುಖಾಂತರ 
13 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |ಉದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ ಯಿಂದ ಹಾಸನ ಹೆರಗು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 1.65 ರಿಂದ 2.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 0.35 60.00 5,00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸನ್‌ ಶಾ ಇ ಡಿ. | ಖಿ, ಗಪ್‌: = p pf ಖಿ N 2,1. Mh ಗ 
14 ಮ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕಬ್ಬಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1.80 ರಿಂದ 2.20 ಮತ್ತು i 200.00 
3.10 ರಿಂದ 4.00 ಕಿ.ಮೀ.ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸನ ತಾಲ ತಿಪಃ -ಹಾಸನ ರಾಜ ೧ಣಡಪು ಹೆ ಸ್ಟೆ 
15 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಹಾಸನ ತಾ ಢು ಪಟೂರು-ಹಾಸನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೋರವಂಗಲ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ದೊಡ್ಡಪುರ ಹರಗಿ ರಸ್ತೆ 3 120.00 
ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.1,00 ರಿಂದ 2.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೋರವಂಗಲ ಗೇಟ್‌ನಿಂದ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಹಿಂಭಾಗ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಉದ್ದೂರಹಳ್ಳಿ 
16 ಹಾಸನ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |ಯಿಂದ ಹಾಸನ ಹೆರಗು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 1.60 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 1.40 200.00 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
| 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂ ಸಳಿಹೊಸ ನಎಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 4. 60 ರಫ ಸುನ ಕ 
7 ಸ ಹೊಳೆಸರಸೇಮೆರ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೊಸಳೆಹೊಸಳ್ಳಿ ಬಿಂಡಿಗನಎಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 4.23 ರಿಂದ 4.60 ರವರೆಗೆ (ಅಪ್ಪಯ್ಧನ ರೆ) 44 500 
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ದುರಸ್ಪಿ/ಪ, ತಕ್ಷ ಸಿಗೆ 
| aosseme | Se | ವ 
(ತ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಣಕ್ಯ | ತಗಲಬಹುದಾ 
ರ್‌ ನಮೀಗಳಲಿ” ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
- ನ [ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) |ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
A ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೌಶಿಕ-ಮರ್ಕುಲಿ ಮಳಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.3.50 ರಿಂದ 6.00 ರವರೆಗೆ 'ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಕಬ್ಬಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮಾರ್ಗ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಫಾರಂ ಮೂಲಕ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |ಚಿಕ್ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ. ಕುದುರುಗುಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ..50 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪಿರುಮನಹಳ್ಳಿ ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಿತ್ತಾನೆ ಸಕಲೇನಹಳ್ಳಿ 
ಸಕಲೇಶಪುರ |ಮಾದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 7.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತೂಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿತ್ತಾನೆ-ಲಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ-ಹ್ಯಾರಾನೆ-ಹುಲಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ 
ಸಕಲೇಶಪುರ |ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ 1.00 ರಿಂದ 5.00. ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ-ಹಳ್ಳಿ ಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ-ಅಂಕಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 2.00 ರಿಂದ 4.40 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
WN ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸಕಲೇಶಪುರ [ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟ್ಟಾಯ ಹಳ್ಳಿಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.00 ರಿಂದ 600 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ನಿಂಗೇಗೌಡನಕೊಪ್ಪಲು ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ 
ಸಳಲೇಶಂ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್‌ಹೆರ್‌ಎ.೨ಸ `ಕ್ಷಮಂದ ಇರುವಾನಷ್ಗ್‌ ನಯನ್‌ ನ್‌್‌ ತನಾ 
4 
ಸಕಲೇಶಯರ [ಮ್ಞುದಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟಿರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ200 ರಿಂದ 300 ಮತ್ತು' 700 ರಿಂದ 120 
ER 
ಇಕಲೇಕಪುರ [ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚನ್ನಂಗಿಹಳ್ಳಿ. ಬೀಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೊರೂರು-ಚಿನಕುರುಳಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಸಲೇಂ ಮಾರನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ.0.00 ರಿಂದ 5.00 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
ಒಟ್ಟು - 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಆನೇಮಹಲ್‌ - ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕ್ಕಾನಹಳ್ಳಿ - ನೂದರಹಳ್ಳಿ - ನಡನಹಳಿ ರಸ್‌ 
=: ಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ಜ್‌ ಭ್ರ ೪ ೪ ೪ 
ಸಕಲೇಶಮಃ ಸಕಲೇಶಮರ [ವ್ಸ 830 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕ' ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ರ ಸಕಲೇಶಪುರ [ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಬಿಸರೆ- ಮಾವನೊರು ರಸ್ತೆ ಕಮೀ ರಡ ರಾಕ್‌ ಭಾರ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಸಿ ಕೆಲಸ. 
ಮಿ Kk 


| 


ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


ಪುನರ್‌ [ ತಕಣ ದುರಸಿಗೆ | 
ಪಾಗಿ ನಿಮ ಹ WE 
ಕ.ಸ ಕು ಕೆ ಬಿವಿ ನರಿ, pa ನು ್ಥ el 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ಸಣ ತು ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
| ನ 1[ರೂ. (ಆಕಳ) ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
_ ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಾ ಡೆನ್ನಲಿ - ವಳಲಹಳ್ಳಿ - ಹೊಂ೦ಡಗಹಾಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 3.00 ರಿಂದ 7.50 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
30 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ _ ನು ಈ ೪ 4.50 350.00 
Ci i; ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಠಾ॥ ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.10 & 2.60 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
31 ಸಕಲೇಶಮುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 5.20 ರಿಂದ 7.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 0,20 350.00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ, 
§ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು - ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 6.00 hE 
8.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ: ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. » 4 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗನಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2.00 ರಿಂದ 3.00 106 5000 
ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. \ ” 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿಕೊಲ್‌ - ಕ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 
ಅನೇಮಹಲ್‌ - ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸೆ ಕಮೀ 3.60 ರಿಂದ 7.35 ಕಮೀ ಪರೆಗೆ ಭಾರಿ 
34 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ಈ y 3.75 500.00 
ER ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 4.30 ರಲ್ಲಿರುವ ಸೇತುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ 
ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. | 
ma ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವಾಲದಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಡಚಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತಿಬೀಡು 
35 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ಬಾಣಿಬ್ಯೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.45 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 4.55 400.00 
ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. \ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಹಾನುಬಾಳು ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹೊಡಚಳ್ಳಿ ಮರಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ & 
36 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ಭೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆ. 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 10.00 800.00 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಮರಸ್ಸಿ ಕೆಲಸ. 
r | ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಹುರುಡಿ ಅಚ್ಚರಡಿ — ಹುನುಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾದಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 
37 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ 3.20 ಕಿ.ಮೀ & 3.40 ರಿಂದ 480 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಸಿ 3.60 300,00 
ಕೆಲಸ. 
f ಸಕಲೇಶಪುರ ವೆ ಳ್ಳಿ 00 ರಿಂದ 8.00 ಕಿ.ಮೀ 
ಸ ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶ ತಾ ಹಾನುಬಾಳು - ಹಾದಿಗೆ ಮದನಾಪುರ ವೆಂಕಟಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 3. dk £06 400.00 
ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು - ಮೀ 0.00 ೦೦ದ 450 ಕಿಮೀ & 8.74 ರಂದ |] 
so ee | ee ರೇಪು ತ ಜಾನುಬಾಳು ಇ ದೇನಮುಂದ ನನ್ನ ಕೀಲ 01ರ: ದ ಸ Ki 8.36 700.00 
- 12.60 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
a) ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಹುರುಡಿ ಅಚ್ಚರಡಿ - ಹುನುಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಾದಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 3.20 ರಿಂದ 3.40 
40 ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ. ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಲಾವೈತವಾಗುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಅಚ್ಚರಡಿ ಗ್ರಾಮ 0.20 150.00 


oR 


ಕಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷತ್ರ 


3, ರ್‌: ಗೆ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ | ಕ | 
ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು lee] ABBE ದಾ 


ನ | ತೆಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ 
ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) |ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಒಟ್ಟು :- 49.86 4990.00 0.00 
ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕಣದಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.50 ರಿಂದ 6.70 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನಲ್ಲಿ 
ಸ್ಸ ವ ೪ £) - Os pty ಕಾ 
4 bp ಸಕಲೇಶಪುರ [ರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. be ನ 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಬಿ.ವೈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ - ದೈತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 


12.00 H 
0.00 ರಿಂದ 12.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾದಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ 1000:00, 
ಆಲೂರು ತಾ| ರಾಯರಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಾರೆ - ಪುರಬೈರನಹಳ್ಳಿ ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕುನುಮನಹಳ್ಳಿ - 
ಆಲೂರು ಸಕಲೇಶಪುರ ಕುಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 8.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 2.00 200.00 
ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕಣದಹಳ್ಳಿ - ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ಅಆಬ್ಬನ ಮಾರ್ಗ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ 
ಆಲೂರು ಸಕಲೇಶಪುರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 8.75 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 2.75 250.00 
ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
ಆಲೂರು ತಾ। ಕಣದಹಳ್ಳಿ - ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಕ8.ಮೀ 4.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸೆ ಕೊರೆದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ 
po ಸ್ನ ¢ [A ನಾ pS ® % y 
ಆಲೂರು ಸಕಲೇಶಪುರ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 0.20 15.00 
ಹಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಆಲೂರು ತಾ॥ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಕದಾಳು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 5.00 ರಿಂದ 5.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 50 Bd 
os 2 ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. ; 
[ನ ತಾ॥ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-110 ರಿಂದ ಓತನಳ್ಳಿ - ವಾಟೆಹಳ್ಳಿಪುರ - ಮುಂಬೇಲಿ - ಕೆಲಗಳಳೆ - 
47 ಆಲೂರು ಸಕಲೇಶಪುರ ದಾನಿಹಳ್ಳಿ ~ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 4.00 ರಿಂದ 6.50 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 2.50 200.00 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. k 
p —T 
'  |ಆಲೂರು ತಾ।॥ ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-1॥10 ರಿಂದ ಕರಿಗೌಡನಹಳ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಖಕಲೇಶಪ ೪ ೫ 
4 ಆಲೂರು ಸಕಲೇಶಪುರ [್ಯಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. ಸಿ20 
ಒಟ್ಟು -| 23.35 
ಸಕಲೇಶಹುರ / ಆಲೂರು ಒಟ್ಟು : 
ass “Le ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದಿಹಳ್ಳಿ ರಣಗಟ್ಟ ಹಾಡ್ಗಗೆರೆ, ಮಾಳಗೆರೆ ಮೂಲಕ ಕೆ.ಬಿ.ಪಿ.ಬಿ. 
4 ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ಥೆ ಕಿ.ಮೀ. 5.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧ 
| 


ದುರಸಿ/ಪುನರ್‌ | ತಕ್ಷಣ ದುರಸಿಗೆ 
ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ py NN eA 
ಕ್ಷತ ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಪೆಸರು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ | ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ | ತಗಲಬಹುದಾದ 
Nd H ಗರ ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
is  [ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) |ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
FS ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗೆಂಡೇಹಳ್ಳಿ-ಕೆ.ಆರ್‌. ಪೇಟೆ ರಸೆಯಿಂದ ಯಮಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಕುಡ್ಡೂರು ಸೇರುವ 
ಬೇಲೂರು ಕ ೪ pl ೫ 2.20 98.00 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 100 ಹಾಗೂ 3.80 ರಿಂದ 5.00 ಕಿಮೀ. ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
PoE ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಲ್ಲಿ-ಬಿಕ್ಕೋಡು-ಪಡುವಳಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 19.50 ರಿಂದ 20.80 ಗ 
ಬೇಲ ಈ py ಗು ; 
ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸರಪಳಿ 25.40 ರಿಂದ 26.00 ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಬ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿರಡಹಳ್ಳಿ-ನಾರ್ವೆ-ಸೂಳೆ ಗುಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 15.50 ರಿಂದ 16.00 ಕಿ.ಮೀ, ರವರೆಗೆ 
ಬೇಲೂರು ಸ ೪ ಡೀ 0.50 
ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
NM ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ತಗರೆ-ತೊಳಲು ರಸ್ತೆ 7.00 ರಿಂದ 7.90 ಕಿಮೀ. ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 
ಬೇಲೂರು ತ ಣ್‌ KN 0.90 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
್ಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಡ. ರಸೆಯಿಂದ ನಿವಾಲದಪ ಮೂವಕ ನಎಂ. ರಸೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ 3580 ಕ 
ಬೇಲೂರು ki Ac 3 ೪ ಮಗ ಹೆ 1.50 
ರಿಂದ 4.5 ಕಿಮೀ, ರವರೆಗೆ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
Ps ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಯಕಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಊರಮುಂದಲ ಕೆರೆಗೆ 
ಬೇಲೂರು ಗಾ ಮಳ್ಳ 0.35 35.00 
ಹೋಗುವ ರಸ್ವೆಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಹಾಗೂ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ (ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ) 
ಒಟ್ಟು 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಕೊಣನೂರು-ವಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು-ಚಿಕ್ಕಳ್ಳಿ-ಕೋನಾಪುರ-ಕಬ್ಬಳಿಗೆರೆ-ಶ್ರೀರಾಂಪುರ-ಚಿಕ್ಕಮಗ್ಗೆ- 
56 ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು |ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-21 (ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ) ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 5.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 4.00 200.00 
ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಅರಕಲಗೂಡು - ಕಣಿವೆಬಸಪ್ಪ-ಹುಲಿಕಲ್‌--ಹಂಡ್ರಂಗಿ ಮಾರ್ಗ ಕೊಡಗು ಬಾರ್ಡರ್‌ ] 
57 ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು |ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 15.00 ರಿಂದ 28.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 3.00 300.0೦ 
ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಕಷ್ಟರಾಜ ಸ್ಲೆ ಸರಪಳಿ 0.90 ರಿಂದ 4.33 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
58 | ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು | le ನ 93 LE bi AL: 433 50.00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಕಲಗೂಡು-ಹೊಳಲಗೋಡು ರಸ್ತೆ, ವಯ ಕತ್ತಿಮಲ್ಲೇನಹಳ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಸರಪಳಿ 
59 ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು 2.80 ರಿಂದ 13.69 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 10.89 400.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
— i 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಾದಂಪುರ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೂರು- 
60 ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು |ಹೆಗ್ಗಡಿಕುಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಬೆಮ್ಮತ್ತಿ-ದೊಡ್ಡಬೆಮೃತ್ತಿ-ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 8.60 8.60 300.00 


ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಆಯ್ದಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


ke 


| 


ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ತಿಗೆ 
ತಗಲಬಹುದಾದ 


ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್‌ 
ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 


ತ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 


ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಒಟ್ಟು 


[ನಾ -ಮಾವನೂರು-ಕಾರೆಕೆರೆರಸ್ತ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 12.40 ರವರೆಗೆ) ಕಿ.ಮೀ 3.50 ರಿಂದ 6.50 
ರವೆರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ 


61 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ನದಿ ದಂಜೆ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 


3 
60 1.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚೆನ್ನಾಂಬಿಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಕೋಡಂಗಿಕೊಪ್ಪಲು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಿ.ಮೀ 115 ರಿಂದ 1.82ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾದ ಲೂಪ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


63 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿ.ಬಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-275ರವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗ ಹನುಮನಹಳ್ಳಿ- 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |ಪಡುವಲಹಿಪ್ಪೆ-ಕಳ್ಳಿಮುದ್ದನಹಳ್ಳಿ ಕ್ರಾಸ್‌-ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ-ಬೆಳವಾಡಿ-ಕೇರಳಾಪುರ-ಪಿರಿಯಪಟ್ಟಣ ರಸ್ತೆ ಐ.ಆರ್‌ 
& ಎಂ.ಡಿ.ಆರ್‌ ಸರಪಳಿ (ಕಿ.ಮೀ 11.50 ರಿಂದ 13.00) ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಉದ್ದೂರು-ಉದೂರು ಹೊಸಹಳ್ಳಿ-ಜೋಡಿಗುಬ್ಲಿ ರಸೆ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
ಸಂಗ: ನೀವ್‌ ಇ ದ [oy ೪ pt 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 2.50) ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ ರಸಿ ರಿ. 2.50 


64 ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


4.95 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸೆಯಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 48.00 ರಿಂದ ಗೋಂಧಿಮಲೇನಹಳಿಯ |: 
ಪ್‌: ೨,೦ 'ನು ಮಿ ನಾ [ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ § 3.00 490 


ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 42.00 ರಿಂದ ಜಕ್ಕವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ 36 
i 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


3 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.35) ರವರೆಗೆ ತಟ್ಟೆಕೆರೆ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 1.32 4.96 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ಟೆಯಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 37.00 ರಿಂದ ಉಲಿವಾಲ ಕೊಪಲಿನ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಣ ಸ ಈ. 275 495 


ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕಿ.ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 1.49) ರವರೆಗೆ ಉಲಿವಾಲ i 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 045 ಸ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎನ್‌.ಎಸ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ (ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 1.50) ರವರೆಗೆ ಯಗಟಿ 
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.35 4.95 


' ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ |ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಿಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಡ್‌ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 1.20 


4.95 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಅರಕಲಗೂಡು [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಡ್‌ ಹತ್ತಿರದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 0.80 | 


ದುರಸ್ರಿ/ಪುನರ್‌ | ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ಥಿಗೆ 


— 


ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಕ್ರಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸೆಯ ಹೆಸರು ರಸೆಯ ಉದೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ | ತಗಲಬಹುದಾದ 
ಸ 
ಬ Ds ಖು Ca ನಗಲ” | ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
” ನ |ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
Fy ರಾ | 
R ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಳಿಮೈಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಬಸ್‌ಸ್ನಾಡ್‌ ಹಕಿರದ ಕಾಂಪೌಡ್‌ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು 
74 | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಅರಕಲಗೂಡು ದ ನನ ್ಭಯ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿನ ಬಸ್‌ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಡ್‌ ಹತ್ತಿ il £ ಸನ po 
ಇತರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. x ಮ 
F ಒಲ್ಳೂ! 4 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗಂಡಸಿ ಸ ಪ- ವಿನಃ ಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 26.00 ವಿಂದ 28.00 ರವರೆಗೆ 
75 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಗಂಡಸಿ ಸಂತೆ ಮೈದಾನ-ನೊಣವಿನಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 2 ದ 28.00 ರ 
3 ಈ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಚನ್ನರಾಯಪಃ p ಇರು-ಚಿವಃ ಸೆಯ ಸರಪಳಿ 34.60 .60 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವ 
76 | ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ | ಹೊಳಿನರಸೀಪುಂ [ನಸರ್‌ಯನಟ್ಲಿಣ ತಾಃ ಗೊರೊರು-ಚಿನಕುರಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 34.60 ರಿಂದ 35.60 ಭಿವೃದ್ಧಿ 1.00 150.00 
ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟಣ ಈಾ॥ ಬಿ.ಎಂ. ರಸೆ -ಜೆ.ಸಿ. ರಸೆ ಮಾ ಪಹಳ್ಳಿ-ಜನತಾಕಾಲೋನಿ ರಸೆಯ 
77 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ನ್ಹರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈಾ॥ ೦. ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ಜೆ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಆಲಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ-ಜನತಾಕಾಲೋನಿ ರಸ್ತೆಯ i 25000 
k ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
Ku ವ ನಪ pe ಹುಚನ ನಮ ರಪ ಸ ಮಾನಣ ಮತು ಸರಪಳಿ 
78 ಸನ ಮಿಯನಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬೆನಕನಕೆರೆ-ಹುಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1840ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ ag Paes 
4 26.00 ಲಂದ 30.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ - 
[1 ಚನ್ನರಾಯಪಬ್ಬಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಕಸೆಯಂದ-ರಂಗಾಪರ ಮಾರ್ಗ ಚ ರಸ ಸಾರುವ ಸರಾ ೧ ರಾರ 
79 ಚನರಾಯಪಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಈಾ॥ ಬಾಗೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ-ರಂಗಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ಸರಪಳಿ 2 Ko 
£3 Ce 1.50 ರವರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಕಾಂತರಾಜಪುರದಿಂದ ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬರಾಳು-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ-ನಂದಿಪುರ- 
ಪಳಗೆರೆಸೋಮವಹಳ್ಳಿ-ಸೊಮಲಾಪುರ-ಹಾರೋಸೆ ನಹಳ್ಳಿ-ನೆಟೇಕೆರೆ-ತಾವರೇಕೆರೆ-ತೆಂಕನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ಗೆ ಸರಪಳಿ 3.00 
80 | ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ | ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸಮರ ಹಲೋನಾಲುತಡಳ್ಳಪಟೇ ನಸನತ 410 400.00 
fi ರಿಂದ 5.00. 6.20 ರಿಂದ 8.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 11.80ರಲ್ಲ ಕೆರೆಕೋಡಿ 
ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಪರಮ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಚಾಮದಿಹಳ್ಳಿ-ಬೇಡಿಗನಹಳ್ಳಿ- 
81 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ |ಮಂಜೇನಹಳ್ಳಿ- ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ-ಹಳಿಬೆಳಗೊಳ-ಸೋರೆಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 1.50 ರಿಠಿದ 4.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 2.50 280.00 
ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಕರೀಸಾವೆ-ಬಿ.ಎಂ.ರಸೆ- ಸೆಯ ಸರಪಳಿ ೧.೦ 1.20. 5.50 ರಿಂದ 
$2 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಕಿರೀಸಾವೆ-ಬಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ-ಕಬ್ಬಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಂದ 1೨0 300.00 
o [d 6.50 ಮತ್ತು 18.00 ರಿಂದ 20.00 ರಪರೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ | 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟ; ॥ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ-ದಿಡಗ-ದಬೆಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 45,00 ರಿಂದ 47.00 ಮತು 55.00 1 
83 | ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ | ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ |ನನನೌಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಹೊಳನರಸೀಪುರ ಜ್ವಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಸೆ 9 p 420 445.00 
“ 4 ರಿಂದ 57.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಿ.ಎಂ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೆಟ್ಟದಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಬೂಕನಬೆಟ್ಟಗೇಟ್‌ನಿಂದ-ಬೂಕನಬೆಟ್ಟ- 
34 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೋರೆಕಾಯಿಪುರ-ಬಿ.ಜಿ.ಕೊಪ್ಪಲು-ಆಯರಹಳ್ಳಿ-ಚೊಳಂಬಳ್ಳಿ-ಕಮರವಳ್ಳಿ ರಸ್ಟೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರ೦ದ 9.00 9.00 350.00 
ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 
K ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ -ಶಿಪ ಸ್ನೆಯ ಸರಪಳಿ 52.00 ರಿಂದ 53.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ 
95 ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಿಚೇನಹಳ್ಳಿ-ಕಾರೇಕೆರೆ- ತಿಪಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 52 ಲದ 53.20 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತ a 00 


SEMEL py ern 
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ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್‌ | ತಕ್ಷಣ ದುರಸಿಗೆ 

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲಬಹುದಾದ 
ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ 
ಕಿ.ಮೀಗಳಲ್ಲಿ 


ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು 


ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ 


ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ತಾ॥ ಬಾಗೂರು ಕೆಂಬಾಳು ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ದರಸಿಹಳ್ಳಿ-ಕೆಂಬಾಳು-ಬಸವನಪುರ- 
ಚಿಕ್ಕಹರಸನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೆ) ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 18.00 ರವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಒಟ್ಟು 


87 


88 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿಯಿಂದ ಕಡೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 
ಕಿ.ಮೀ 100 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಡಿಯಿಂದ ಮಾಡಾಳು ಮುಖಾಂತರ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಸೇರುವ 
ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 8.80 ರಿಂದ 10.00 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಮ್‌.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಬಿದರೆ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 ರವರೆಗೆ ದುರಸ್ಥಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಬೇಲೂರು 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಾವಗಲ್‌ ಕೊಳಗುಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 18.00 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 22.00 ವರಗೆ 
ಇ _ 4.00 75.00 20.00 
ದರಿಸ್ಥಿ . 


ಅರಸೀಕೆರೆ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣಾವಾರ ರೈಲ್ಲೇ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಾಮೇಪಹಳ್ಳಿ ಸೆರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2g 
12,40 ರಿಂದ ಕಿ.ಮೀ 14.00 ವರೆಗೆ ದುರಸಿ 


ಒಸ್ಟಾ 


ಬೆಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಒಟ್ಟು -1 312.01 


20379.50 | 146.50 
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ rE 443.59 27419.50 256.50 


ಹ ಎಲ್‌.ಸಿ.ಕ್ಕ್ಯೂ 141ಗೆ ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-2) 
» ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2021-22 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ / ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸೇತುವೆ ವಿವರ 


ದುರಸ/ಪುನರ್‌ | ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ಥಿಗೆ 

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷೆ ತಗಲಬಹುದಾದ 
ತೆಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) | ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು 


ಹುಳಿಯಾರು ರಸ್ಸೆಯಿಂದ ಕೇರಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ (ಮಾರ್ಗ ಜೆಸಿ.ಪುರ ಆರಸೀಕೆರೆ-ಹಾರನಹಳ್ಳಿ-ದುದ್ದ-ಶಾಂಶಿಗ್ರಾಮ- 
ಹರಿಹರಪುರ-ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ) ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-102 ಸರಪಳಿ ಕಿ.ಮೀ.71,90 ರಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ ಮೋರಿಯು 
ಶಿಥಿಲಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇಶುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿ. (ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹತ್ತಿರ) 


MCLG SARS STYCIR TR CASE RRO la 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನ್ನಾಪುರ - ವಣಗೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 30.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಳಸ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು - ಸೋಮಾರಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-112) ಕಿ.ಮೀ 23.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆಗೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜನ್ಸಾಪುರ - ವಣಗೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 29.75 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣವಾರದಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸುಳಗೊಡು-ಸೋಮವಾರ, 
ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ, ಬರಗೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ-ಗೊಪ್ಪನಗುಡಿ-ನಿಡುವಾಣೆ-ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು-ಶ್ರವಣೂರು-ಕಿಕ್ಕೇರಿ- 


ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ, 
(5 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೋರಿಗಳು) 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬಾಣವಾರದಿಂದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಸೇರುವ ಮಾರ್ಗ ಸುಳಗೊಡು-ಸೋಮವಾರ, 
ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ಬರಗೂರು-ಬೆಳವಾಡಿ-ಗೊಪ್ಪನಗುಡಿ-ನಿಡುವಾಣೆ-ದೊಡ್ಡಕಾಡನೂರು-ಶ್ರವಣೂರು-ಕಿಕ್ಕೇರಿ- 
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ-ಕಂಬದಹಳ್ಳಿ-ನಾಗಮಂಗಲ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 33.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ನಡುವೆ ಬರುವ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


Md 


ಹಾನಿಗೊಳಗಿ | ಮರಸ್ತಿ/ಪುನರ್‌ | ತಕ್ಷಣ ಮರಸ್ಥಿಗೆ | ‘ 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಇದ್‌ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಷೆ ತಗಲಬಹುದಾದ % 
ಕ್ಷಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸ ಕ ಷರಾ 
i: ಹ ಫೇತ ಕಾನಿಡೋಗದ ತನ್ನಯ ಫಸಲು ಸೇತುವೆಯ | ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ix 
ಸಂ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) bes (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
p ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ರಾಷ್ಟೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 123 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಜಾವಗಲ್‌ ಹಾರವಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ರಾಷೀಯ 
ರ. ki [3 ಸ M kd 20. 0 
2 ಪಾನ ಘರಸೀಸರ ಹೆದ್ದಾರಿ 73ರನ್ನು ಸೇರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾರಿ ಕಿ.ಮೀ 22 ರಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ಅಡ್ಡ ಮೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ l 0೪೦ ಸಂ 
2 ಒಟ್ಟು :- 30.00 4.00 
[Fs pS ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು |: p 750 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ, ಸೇತುವೆಗಳು ! 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಕೋವಳ್ಳಿ ರಸೆಯ ಕಿ.ಮೀ ೧. p ಳೆಯಿಂದ ಗಿರುವ ಸೇತುವೆ : 
] ಮ ಸಕಲೇಶಪುರ | i ಪುರ ತಾ॥ ಉಚ್ಚಂಗಿ ಕೋವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.80 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಜಕಂ ಆ ಸೇತುವೆ i 50.00 ; 
ಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಪಿಚೆಂಗ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. Fi 
3 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಬಸಲೆ ಮಾವನ. ಸೆಯ' ಮೀ 2. ಮಳೆಯಿಂದ ಜಕಂ ಆಗಿರುವ ಪೈಪ್‌ 4 
p Se ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪು ; ಬಿಸಲೆ ಟಾ ಪನೂಲು ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 0: ೦೮ ಪೈಪ್‌ § 60.00 4 
ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ. 4 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಠಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು - ಹಾದಿಗೆ ಮದನಾಪುರ ವೆಂಕಟಹಳ್ಳಿ ಕಿ.ಮೀ 9.0೦ ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 4 
ಇಸನ | ಸಕಲೇಶಪುರ ಧ ನ 150.00 4 
3 ಹಾಸನ | ಸಕಲೇಶಮರ [್ರವ್ಯತವಾಗುವ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ th f 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಈಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು - ಬೇವರುಂದ ರಸ್ಸೆ ಕಿ.ಮೀ 9.70 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ | 
4 ಇಸ ಸಕಲೇಶಪುರ P f ಜ್‌ ko 150.00 1 
ಕಾನನ | ನನಲೇಶನುರ ಗ ವ್ರಾವತಿ ಹಳ್ಳದ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ. 1 
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಬೇಲೂರು - ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.90 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ 
5 ಸನ | ಸಕಲೇಶಪುರ [' j i ೪ ಸಾ 4.95 
ಮು I ನ್‌ [ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಹೋರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ. 1 
a ype ದ್‌್‌ er ವ | 
£ ಸಿ ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಿಮಲ ತಾಲ್ಲೂಕು ಇಲ್‌ ಹಚ 48 ರಿಂದ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ಬಾಳೆಹಳ್ಳ - ಬಾಚಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ pe 475.00 
ಸೋಮಾರಪೇಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 24.20 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ. % 
೬ ಕೊಪಲು - ಸೆ ಸೆಕ. 20ರ ರೆ ಹೊಳೆಗೆ 
ಸ ಕರಗೂರು le ಕೊಪ್ಪಲು - ಹಳ್ಳಿಬ್ಯೈಲು ಹಾಡ್ಯ ಹೆತ್ತೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3 ಲ್ಲಿ ಕರಗೊರು 2 300.00 
ಸೇತುಪಷೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ, 
ಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಆನೇಮಹಲ್‌ ಹೆತ್ತೂರು ಐಗೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 19.60ರಲ್ಲಿ ಐಗೂರು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ, j i060 
ನಿರ್ಮಾಣ y 
ಕಲೇಶಪುರ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಚಂಗಡಿಹಳ್ಳಿ-ನಾರೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.90ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ್ಕ 
ನಿರ್ಮಾಣ(ಜಿ.ಮು.ರ) 1 100.00 ; 
ಮುಂ [ಸಕಲೇಶಹುರ ತಾ। ಈಚಲಬೀಡು-ಕಳಲೆ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ'3.50ರಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ H 
ಶಪುರ ನ್‌ 1 100.00 4 
ನಿರ್ಮಾಣ H 
[ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ರಾ.ಹೆ-48 ರಿಂದ ಈಶ್ವರಳ್ಳಿ ಬೆಳಗೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಮ1772ರಲ್ಲಿ`ಭಾರಿ"ಪೆಳೆಯಂದ iy K 
ಶಪುರ ್ಞಾನ್ಸಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1 100.00 j 
{ 


ಹಾನಿಗೊಳಗ] ದುರಸ್ಥಿ/ಪುನರ್‌ | ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ಥಿಗೆ 

ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು | RSE ED | 
; 53 ಸೇತುವೆಯ | ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಸಂ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) | ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


i 
[4 
A 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಆನೇಮಹಲ್‌ ಮೂಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಗಡಿಯಿಂದೆ ರಾಗಿಗುಂಡಿಗೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 
ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ 1 60.00 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಗಳೊರು ರಸ್ತ ಕಿ.ಮೀ 5.30 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಂದ್‌ಗರೆ ಕನದರುವ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ. . 1 10.00 


ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕಣದಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 0.30ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಪೈಪ್‌ ಮೋರಿ | 0 


ದುರಸ್ತಿ, 
೪ 


— 


ಇ೧ಣಹಿನಡಿನ ಹಡಾಬಲ್‌ಸೂಢಟದ್ದದ್ದಕ್ಲಿಡುಗ್ದವುಭೆನನಂ' 


ಆಲೂರು ತಾ। ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-110 ರಿಂದ ಮುತಿಗೆ - ಕಾರಿಗನಹಳ್ಳಿ - ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 


ಕಾಗೆ: ಸಃ ಲೆ: ಕಷ ದ 
ಹಾಸನ | ಸಕಲೇಶಪುರ ದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕಾಸ್‌-ವೇ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


20.00 


ಆಲೂರು ತಾಃ ಹೆದ್ದುರ್ಗ ಗುಮ್ಮನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯ ೬ನೀ'320ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ'ಸಗೆ 
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕಣದಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 6.20ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಅರೆಹಳ್ಳಕ್ಕೆ 


£2 ಜೆ 


ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಅರಕಲಗೂಡು ಚಿಕ್ಕಬೆಮೃತ್ತಿ-ದೊಡ್ಡಬೆಮೃತ್ತಿ-ಮಲ್ಲಪ್ಪನಕಾಳ್ಳಿ-ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 15.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 1 


100.00 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ-ಮಸರಂಗಾಲ. ರಸ್ತೆ (ಲೂಪ್‌ ರೊಡ್‌) ಮಾರ್ಗ ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ, ಮಾಗೋಡು, 
ಅರಕಲಗೂಡು |ಮಣಜೂರು, ನೆಲಬಳ್ಳಿ, ಕೆಂದಿಣ್ಣೆ, ಮಸರಂಗಾಲ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 6.00 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 1 


10.00 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಃ ನಾಗಲಾಪುರ, ಕಳ್ಳಿಕೊಪ್ಪಲು, ಗಂಜಲಗೂಡು, ಹೆಬ್ಬಾಲೆ, ಗೊರೂರು ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ- 


ರಕಲಗೂಡು ಭೆ K 
ಅರ್‌ಲಗಡು |; ರಂದ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-21 ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 1580 ಕಿ.ಮೀನಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 1 150.00 


pe ಸಕಲೇಶಮರ ಆಲೂರು ತಾ॥ ಬಿ.ವೈ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಳ್ಳಿ - ದೈತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.35 0 
RR ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಸೇತುವೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
ಆಲೂರು ತಾ। ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ - ಅನಗಳಲೆ - ಮಲಗಳಲೆ - ಹಳ್ಳಿಯೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 5.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 
ಸಕಲೇಶಪುರ ್ಳ ¢ ಸ ಸಭ 15.00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ. 
ಸಕಲೇಶಪುರ ಆಲೂರು ತಾ। ಕಣದಲಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 1.60ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಪುನರ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ (ಜಿ.ಮು.ರಾ) 150.00 
- 125.00 
100.00 R 
ಆಲೂರು ಒಟ್ಟು:- 20 2304.95 0.00 
ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ। ಮಾಬಂಪುರ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಲಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ-ಬಿದರೂರು-ಹೆಗ್ಗಡಿಕುಳ್ಳಿ- 


£ 
$ 
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| 
00°0ST I y ಜಿ ಕ್ಲ ಣ್ಣ ಹ ಉಲಣಾಣ ಭಿಜೋಂ [| 
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ಹಾನಿಗೊಳಗಿ | , ದುರಸ್ತಿ/ಪುನರ್‌ “ತಕ್ಷಣ ದುರಸ್ಥಿಗೆ 
ಇದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲಬಹುದಾದ 
ಸೇತುವೆಯ | ತಗಲುವ ಮೊತ್ತ | ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
ಸಂ ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ | ರೂ. (ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಹಾನಿಗೊಳಗದ ರಸ್ತೆಯ ಹೆಸರು 


ಒಟ್ಟು 16 | 119.98 0.00 


ಹಾಸನ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪು 
ರ 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಬ್ಬಳಿಯಿಂದ ಸೋಮನಹಳ್ಳಿ ಕಾವಲು ಮಾರ್ಗ ಚಿಕ್ಕಮೇನಹಳ್ಳಿ ಕುದುರುಗುಂಡಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ.6.65 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕಾಸವೇಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ.6.77 ರಲ್ಲಿ 
ಇರುವ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


40.00 1.50 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತಯಿಂದ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಪೂಂಗಾಮೆ ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ 
ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.85 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಕಾಸವೇಗೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹಾಸನ ನಗರದ ರಿಂಗ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಯಡೆಯೂರು ಹೊನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಚಿಟ್ನಹಳ್ಳಿ ನಿಡುಡಿ ಚೀರನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ತಿಪಟೂರು- 
ಹಾಸನ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.52 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೋರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸ ಸೇತುವೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಒಟ್ಟು - 


ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು :-|: 


| ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸೇತುವೆ ಒಟ್ಟು :- 


. ಎಲ್‌.ಸಿಕ್ಯೂ 141ಗೆ ಉತ್ತರ (ಅನುಬಂಧ-2) 
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 2021-22. ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ / ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವವರ 


) ko 


ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ 
ಕಟ್ಟಡಗಳ ಸಂ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 
(ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲ) 


8 
ಲ್ಲ 
Fy 
KS] 
೩ 
Fa 
೪ 
ನಲು 
@ 


ಹಾನಿಗೊಳಗದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಹೆಸರು 


ಕನ್ನಡಗಳ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿಗೃಹಗಳ ಮರಸ್ಸಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ದುರಸ್ಥಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ [ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಗಂಡಸಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದ ದುರಸ್ಥಿ 


ಅರಸೀಕೆರೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ನಿವಾಸಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ದುರಸ್ಥಿ 
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{ 
TEE ಕಟ್ಟಡಗಳು ಒಟ್ಟು: 
ce ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೋರ್ಟ್‌ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ ರಸ್ಸೆ ದುರಸ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 495 
ದ ಜನಿ ಿ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿನ (ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡದ ಹತ್ತಿರ) ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 4.96 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟಣದಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಛೇರಿಯ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ವಾಲ್‌ ದುರ, 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳಿನರಸೀಪುರ [ರ ಕನ ಭಿ ; § ಸಿ 4.98 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟಣದಲ್ಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ತಿ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ನರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿನ id ಇ ಗ್ಯ (i [) 4.95 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅತಿಥಿ ಗೃಹದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನ pe (ke py kd ಹಿ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 4.90 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಬ್ಲಾಕ್‌(14)ರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ಕೀಸ್‌ ಷ್‌: w ಣಾ [5 (xd ಹು 
pa ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಪೌಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. % \ ಸ 
ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ | ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹಳೆ ಕಟ್ಟಡ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 1 4.95 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಜೆ.ಎಂ.ಎಫ್‌.ಸಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಹಳೆ ವಸತಿ ಗೃಹದ ನೀರು 
ಸರಬರಾಜು ಹಾಗೂ ಕಾಂಪೌಂಡ್‌ ಗೋಡೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ (17) ರ ವಸತಿ ಗೃಹದ ಇತರೆ 
ಮರಸ್ಸಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ರೀತ್ಯಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಸೂರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಕೇತು ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 141 ಕೈ ಉತ್ತರಗಳು 


ಅನುಬಂಧ-3 


ಪಾವತಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ 
2019-20 2020-21 2021-22 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕೇ 
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ಎನಲು ಿರಿವಾಮಸಗ ಭನನರುನನ್ವಿ್ದೀ್ಟಾ್ಯಾಥ ನಂ 


ಹ 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ರೀತ್ಯಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಸೂರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಲೆ ತ್ರ ರವರ 


[) 
ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 111 (141) ಕೈ ಉತ್ತರಗಳು 
ಅನುಬಂಧ-3 


2019-20, 2020-21 ಹಾಗೂ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತೀವೃಷ್ಟೀ / ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದ ಹಾನಿಗೀಡಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ (ಹ.ಭ.ಪ) ವಿವರಗಳು. 


(ರೂ ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


2019-20 2020-21 2021-22 
ಕ್ರ.ಸಂ | ವಿಭಾಗ ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಸ್ತೆ/ಕಟ್ಟಡ/ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
; ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 
ಹಿ ದ 
ವಿಭಾಗದ ಹೆಸರು : ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ - 
1 [ಹಾಸನ . [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ [ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-08 ರಸ (ಸರಪಳಿ: 51,74 ರಿಂದ ; 
RO , § 33.79 0.00 "0.00 
57.19 ಕಿ.ಮಿ) ” > * 
, 
2 |ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಹಳೇಬೀಡು ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 
ಕಿ.ಮೀ.28.40 ರಿಂದ 29.85 ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 5.97 0.00 0.00 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಟಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 
3 ಹಾಸನ ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಃ ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-08 ರಸ್ತೆ 
(ಸರಪಳಿ 68.50 ರಿಂದ 71.50 ಕಿ.ಮೀ) ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ 10.32 0.00 9:00 
4 [ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಪುರ ಸಕೆಲೇಶಪುರ ಸಸಲೇಶಮರ ಜನ್ನಾಪುರ - ನನಗೂರ್‌ ಸಹನಾ ್ಥ H 
39:00 ರಿಂದ 55.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ 0.00 4.99 0.00 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ 
ಮ 
5 ಹಾಸನ [ಸಕಲೇಶಪುರ ಸತಾರ ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥। ಬೆಂಗಳೂರು - ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85) 
ಕಿ.ಮೀ 283.00 ರಂದ 290.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಬಿಸಲೆ ಘಾಟ್‌ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ಸೇತುವೆಗಳ ಸಿಲ್ಫ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು, ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು 0.00 1.98 0.00 
ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ ಪ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡುವುದು. 
6 [ಹಾಸನ `` ]ಸಕೆಲೇಶಷುರ ಸಕಲೇಕಷ್‌ರೆ ಸಸಶೌೇಶಷೆರ್‌ತಾ। ಚೆಂಗಳಾಡ್‌- ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85) 
ಕಿ.ಮೀ 275.30 ರಲ್ಲಿ ಗೆರೆ ಜರಿದು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರುವ 0.00 5.02 0.00 
ಗುಡ್ಡವನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಪುನಶ್ಲೇತನಗೊಳಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 


| 2019-20 2020-21 ] 2021-22 
ರಸ್ತೆ/ಕಟ್ಟಡ/ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 
7 ಹಾಸನ ಸಕಲೇಶಮೆರೆ ತಾ ಹಿರಿಸಾವೆ - ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತ ದಸ್‌ ಹ್‌) ಕಮ | 1 
111.00 ರಿಂದ 125.00 ಕಮೀ ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮೋರಿ ಸೇತುವೆಗಳ 
ಸಿಲ್ವ್‌ ತೆಗೆಯುವುದು. ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ ಪ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡುವುದು. 0.00 4.99 0.00 


| 


[Y 


ಸಕಲೇಕಷೆರ 3 ಜನ್ಮಾಪುರೆ - ವಣಗೂರು ಕೆಯ ಮಿ 
13.00 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಗೆರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ 

ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಮತ್ತು 7.00 ರಿಂದ 20.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 0.00 9.67 0.00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


ಸಕಲೇಶಷೆರ ತಾ ಜನ್ನಾಪುರೆ - ವಣಗೂರು - ರಸೆಯೆ ಕ.ಮೀ'7180 
ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಗೆರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 0.00 898 0.00 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಆಲೂರ್‌'ತಾ/ ಬೇಲೂರು - ಕೊಡ್ಡಪೌಟಿ ರಸ ಸ್‌ ಷ್‌ 
ಕಿಮೀ 46.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ 
ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 20.20 ರಿಂದ 50.00 ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 0.00 11.83 0.00 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ, 


ಸಕಲೇಶಮರ ತಾ। ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ30.7 
ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 0.00 496 0.00 
137.9) ರಿಂದ 144.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥ ಕೆಲಸ. k 


i ಎ 
ನರ್ಮ್‌ ರಾರ ನನಾ ಸತ್‌ 
ರಿಂದ 0.8 ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ ) ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 710 ಟು 009 
4 [0 
[ನಕಾಡ ನಾನಾ ಕ್‌ 
ರಂಗನಾಥ ಸ್ಥಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 2.65ರಲ್ಲಿ ಶಾತ್ಯಾಲಿಕ 17.82 0.00 0.00 


ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


EO 


‘w} 


ರಸ್ತೆ/ಕಟ್ಟಡ/ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು 
ಸ್ತ/ಕಟ್ಟ 


2019-20 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


2020-21 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


2021-22 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


ನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆರಗು` ರಸ್ತೆಯರದಕೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ`ಹರಡ್ದಂಗಿ 
ಎಸ್‌.ದೇವಾಲಪುರ, ಚಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಲಸಿನಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 
ದುದ್ದ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.6.00 ರಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


5,95 


0.00 


ಟ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೌರಿಪುರ ಮಾರ್ಗ ಕೆಬ್ಬಳಿ ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆ 
“|8.ಮೀ.3.00 ನಂದ ಕಿ.ಮೀ.5.00 ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 
ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


— 


9.99 


0.00 


0.00 


ಹಾಸನೆ' ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿದ್ಧಾಪುರ ದಿ6ಡತ್ತನರೆ ಬಾಕ ಮಾರ್ಗ 
ಕಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಾಂತರ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌. ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದೆ 4.00 ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


11.79 


0.00 


0.00 


9 


4 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುತ್ತತ್ತಿ ಪೊಂಗಾಮೆ 
ಮಾರ್ಗ ದುದ್ದ ಕಲ್ಯಾಡಿ ಕಾಪರ್‌ ಮೈನ್ಸ್‌ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 
ಕಿ.ಮೀ.10.15 ಹಾಲಿ ಇರುವ ಡೆಕ್‌ಸ್ಟ್ಯಾಬ್‌ಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ರಸ್ತೆ ಭಾಗ ಜರಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕೆಲಸ. 


ರಲ್ಲಿ 


5.93 


0.00 


0.00 


9 
pt 


-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ನೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಪ್‌ ಬಾಗೇಶಮರ 
ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಗೌಡಗೆರೆ, ವೀರಾಪುರ, ಕೊಂಡ ಡಜ್ಜಿ ಕೆಲವತ್ತಿ 
ಲಿಂಗರಸನಹಳ್ಳಿ ತುದರಗುಂಡಿ ವೇದಾವತಿ ಕಿ.ಮೀ.24.60 ರಲ್ಲಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ.(ಕುದರಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿ) 


5.84 


0.00 


0.00 


ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ. 13.20 ರಲ್ಲಿ'ಮೆಳೆಯಿಂದೆ 

ಕುಸಿದಿರುವ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ps ಏರಿ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕಿ.ಮೀ. 

15.60 ರಲ್ಲಿ ಮಳಿಯಿಂದ ಕೊರೆದಿರುವ ಕಿರು ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ 
ಪ್ರೋಚ್‌ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


9.35 


0.00 


0.00 


le 


ರಸ್ತೆ/ಕಟ್ಟಡ/ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು 


— 


2019-20 


"ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 


ಮೊತ / ವೆಚ್ಚ 
pe ಚ 


2020-21 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


2021-22 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


ಕಂದಲಿ-ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯೆಂದ ಟಿ.ಡಿ.ಹೆಚ್‌`ಸೇರುವೆ ರಸ್ತೆ 
ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಲಉಗನೆ, ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕದ 
ಕೊಪ್ಪಲು ಮುದ್ದಾಪುರ ಕಬ್ಬಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.20 ರಿಂದ 
2.40 ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ.4.30 ರಿಂದ 4.40 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಏರಿಯ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


4.49 


4.30 


0.00 


21 


F] 
2 
KU 


4 
2 
£2 


ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ್‌ ಹರಳಹಳ್ಳಿ 
ಹಂದಿನಕೆರೆ ಕಿ.ಮೀ. 4.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿಮೀ.ರವರೆಗೆ 
ಹಾನಿಗೊಂಡಿರುವ ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಕೊರಕಲಾಗಿರುವ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


0.00 


9.83 


0.00 


22 


ಬಿ.ಟಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಕೆರೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಹೂವಿನಹಳ್ಳಿ 
ಅಗಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 6.00 ರಿಂದ 7.00 ಕಿಮೀ.ರವರೆಗೆ 
ಕೊರಕಲಾಗಿರುವ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


10.00 


0.00 


0.00 


ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಡ್ಲಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಹಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ.-- 
ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ರಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ 
ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 0.70 ಕಿಮೀ 
ರವರೆಗೆ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸೆ ಮರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


A 


0.00 


5,99 


0.00 


24 


% 
pl 
a 


ಕಂದರೆ"ಬೈಲಹಳ್ಳಿ ಬಿಫ್ಕೋಡು `ರಸ್ತೆಯಂದ ಟಔ.ಪೆಚ್‌ ಸಹ 
ಮಾರ್ಗ ಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಉಗನೆ. ಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಶಂಕದ 
ಕೊಪ್ಪಲು ಮುದ್ದಾಪುರ ಕಬ್ಬಳಿ, ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ,13.00 ರಿಂದ 
15.00 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಏರಿಯ ಭಾಗ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


14,97 


0.00 


0.00 


25 


ಹಾಸನ 


ಬಿ.ಟಿ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ`ಜಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತ ಮಾರ್ಗ ಹಮಕೌಹ್ಸ್‌ 


ಮುಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ ಕಾಟಿಹಳ್ಳಿ ಎತ್ತಿನಕಟ್ಟೆ ಈಚಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ. 6.24 
ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀ ರವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗೆರೆ 
ಕುಸಿದು ಜರಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


0.00 


22.08 


0.00 


8] pu K 


[a 


S\N 


$ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 
ನಿ 


ರಸ್ತೆ/ಕಟ್ಟಡ/ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು 


. 2019-20 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


2020-21 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 


ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 
> ಒ 


dl 


2021-22 


ಮೊತ್ತ / ಬೆಚ್ಚ 


ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅರೇಹಳ್ಳಿ-ತೊಳಲು ರಸ್ತೆ 3. ಮೀ7.5ರರಕ್ತ 
ಅಡಗಾಸನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಏರಿ ಹಾಗೂ ತೂಬು ದುರಸ್ಥಿ 


[° 


4.86 


0.00 


0.00 


27 


ಅರಕಲಗೂಡು 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ। ಚೆಕ್ಕಮಗ್ಗೆ -ಕೊರಟಕೆರೆ-ಬೆಳವಾಡ`ರಸ್ತೆ ಸಪ್‌ 
0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ. 


5.50 


0.00 


0.00 


28 


ಅರಕಲಗೂಡು 


ಅರಕಲಗೂಡು ತಾ॥ ಮಾದಾಪುರ ಕೂರ್ಗ್‌ ಬಾರ್ಡರ್‌ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
ಲಕ್ಕನಹುಳ್ಳಿ-ಬಿದರೂರು-ಹೆಗ್ಗಡಿಹುಳ್ಳಿ-ಚಿಕ್ಕಬೆಮೃತ್ತಿ-ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ- 
ಮಲ್ಲಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ-ಶಾನುಬೋಗನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಸರಪಳಿ 0.00 ರಿಂದ 4.00, 
ಕಿಮೀ ೩ 12.00 ರಿಂದ 17.00 ಕಿ.ಮೀ ದುರಸ್ಥಿ ಕಾಮಗಾರಿ, 


12.35 


0.00 


0.00 


29 


ಕಟ್ಟಾಯ-ಹಳ್ಳಿ ಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ.2.00 ರಿಂದ 4.50 ರವರೆಗೆ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚಿ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕೆಲಸ 


9.97 


0.00 


0.00 - 


30 


ಸಕಲೇಶಷಮರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದರಸ್ತೆಯ ಸರಪ್‌ 
10.50 & 1190 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯು ಕುಸಿದಿರುವ 
ಭಾಗದ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು 0.00 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


0.00 


39.23 


0.00 


31 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಹುರುಡಿ ಅಚ್ಚರಡಿ ಹನುಮನಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 3.00 
ರಿಂದ 3.20 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದು ಸಂಪರ್ಕ 
ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್‌ಮೆಂಟ್‌ ದುರಸ್ಥಿ, & 3.20ರಲ್ಲಿ 
ಸೇತುವೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು .ಮೀ 1.00 ರಿಂದ 3.20 & 3.40 
ರಿಂದ 4.80 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಹಾನುಬಾಳು ದೇವರುಂದ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಚ್ಚನಹಳ್ಳಿ ಬಿಳಿಸಾರೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 250 & 3.25 ರಲ್ಲಿ 
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


0.00 


8.27 


0.00 


ಹಾಸನ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ವಿರಾಜಪೇಟೆ - ಬೈಂದೂರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ಅಂಜುಗೋಡನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.20ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೋರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕೆಲಸ. " 


0.00 


4,49 


0.00 


ರಸ್ತೆ/ಕಟ್ಟಡ/ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು 
ಸ್ರ/ಕಟ್ಟ! 


ರ್‌ 


2019-20 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


2020-21 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


2021-22 
ಬಿಡುಗಜೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಸಕಪೌೇಶಹುರ ಠಾ ಹಾಹಬಾಳು -`'ಡೌವಾಲದಕೆರೆ ರಸೆಯಿಂಡ 
ವಡಚಳ್ಳಿ - ಮರಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಬೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 380 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 


ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


0.00 


0.00 


34 


ಸಕಶೌತಮರ ತಾ। ಹಾನುಬಾಳು'- ಡೌವಾಲದಕರ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ವಡಚಳ್ಳಿ - ಮರಗುಂದ ಮಾರ್ಗ ಬೆಟ್ಟದ ಬೈರವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 9.90 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಗೆರೆ 'ಹಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ದುರಸ್ಥಿ 'ಮತ್ತು ಸರಪಳಿ 0.90 ರಿಂದ 5.20 & 10.75 ಡಿ೦ದ 12.00 
ವರೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ಥೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 
ಹಾನುಬಾಳು - ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿಮ್ಮಿಕೊಲ್‌ — 
ಕ್ಯಾಮನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಆನೇಮಹಲ್‌ ು ಇಡಿಗೆರೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಕಮೀ 3.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


(2 


0.00 


7.98 


0.00 
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ಸಕೆಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಹಾನುಬಾಳು - ಪೌೇವಾಲಿದಕ8ರಸ್ತೆಯಿಂದ 
ವಡಚಳ್ಳಿ ಸೆ ೇರುವ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ ಅತ್ತಿಬೀಡು ಬಾಣಿಬೈಲು ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 
2.50, 3.00 ಮತ್ತು 4.90 ಕಿ.ಮೀ ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ied ಗುಡ್ಡ 
ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.00 ಕಮೀ 
ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. (3) 
ಹಾನುಬಾಳು ದೇವರುಂದ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಗನಿ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಂದ 
3.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


36 


ಸಕಲೇಶಪುರ 


0.00 


4.62 


0.00 


ಸಕಲೇಶಮರ ತಾ ರಾಹೆ-38`ರಂದ ಬಾಳೆಹಳ್ಳ- ಬಾಚಿಹಳ್ಳ್‌- 
ಗೊದ್ದು ಮಾರ್ಗ ಸೋಮಾರಪೇಟೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 11.00 ರಿಂದ 
25.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ, ಮೋರಿಗಳ ಸ್ಥಚ್ಛಗೊಳಿಸಿವುದು, ಜಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಪ್ಯಾಚ್‌ 
ಮಾಡುವುದು, ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ವಾ ಮಣ್ಣನ್ನು 
BU 


0.00 


7.99 


0.00 


KY 


—HTU- 


lat 
Ww 
° 


ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಲೆ (ತ್ರ 


ರಸ್ತೆ/ಕಟ್ಟಡ/ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು 


2019-20 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


(8 


2020-21 


ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


2021-22 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 


ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 
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ಸಕಲೇಶಪುರ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಹೆನ್ನೆಲಿ - ವಳಲಹಳ್ಳಿ - ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ ರಸ್ತೆ ಕಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ, ಮೋರಿ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿಗಳನ್ನು 
ಸ್ಥಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ ಪ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡುವುದು. 


0.00 


4,99 


0.00 
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$ 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಬಿಸಲೆ`-`ಮಾವನೊರು ರ್ಟ ಕಮೀ 565 
3.00 ರವರೆಗೆ ಗೆರೆ ಕುಸಿದಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಥಿ ಜೆ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಪ್ಯಾಚ್‌ ಮಾಡುವುದು, ಚರಂಡಿ ದುರಸ್ಥಿ ಗೆರೆ 
ರಸಿದಿರುವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುಡು ಕೆಲಸ. 


0.00 


4.99 


0.00 
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ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ ಯಸಳೂರು ಕ್ಯಾತೆ - ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 
0.00 ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ರಸ್ತೆಗೆ ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


0.00 


5.00 


0.00 


40 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಬೆ:ವೈರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚಿನ್ನಹಳ್ಳಿ `ದೈತಾಪ್ರರ, ಮಾರ್ಗ 
ಮಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 2.50 ರಿಂದ 10.00 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 


ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


0.00 


0.00, 


6.78 
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ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ (1) ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-48 ರಿಂದ ಹಾಲೇಚೇಲೂರು - 
ಹೊಂಕರವಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 0.00 ರಿಂದ 9.00 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು (2) ವಡೂರು - ಹೆಗ್ಲೋವೆ - ಕಿತ್ತಗಳಲೆ ಮಾರ್ಗ 
ಕೆ.ಹೊಸಕೋಟೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ " 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಣಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


0.00 


6.97 


0.00 
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ಆಲೂರು 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ರಾಯರಕೊಪ್ಪಲಿನಿಂದ ಕಲ್ಲಾರೆ - ಪುರಬೈರನಕುಳ್ಳಿ 

ಮಾದಿಹಳ್ಳಿ ಮಾರ್ಗ ಕುನುಮನಹಳ್ಳಿ - ಕುಂದೂರು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 
ಕಿ.ಮೀ 1.50 ರಿಂದ 6.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಆಯ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


0.00 


5.90 


0.00 


ರಸ್ತೆ/ಕಟ್ಟಡ/ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು 


2019-20 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 


ಮೊತ್ತ / ಬೆಚ್ಚ 


2020-21 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


Ty 
2021-22 
ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 

ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 


ಆಲೂರು ತಾ॥ ಕೆಣದಕುಳ್ಳಿ - ಮೆಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗೋಡನೆಹಳ್ಳಿ 
ಆಬ್ಬನ ಮಾರ್ಗ ಚಿನ್ನಜಳ್ಳಿ ಮಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 1.80 
ರಿಂದ 2.30 & 3.00 ರಿಂದ 4.50 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ 
ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ಸೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. ಮತ್ತು ಆಲೂರು ಶಈಾ॥ 
ಗಂಜಿಗೆರೆಯಿಂದ - ಕಾಡುಭಕ್ತರಐಳ್ಳಿಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ೧.0೧ ರಿಂದ 
3.15 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ 
ರಸ್ತೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


0.00 


4,84 


0.00 


ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ। ಆನೇಮಹಲ್‌ - ಬೊಮ್ಮನಕೆರೆ - ಹೆತ್ತೊರು - 

ಐಗೂರು - ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 25.60 ರಿಂದ 27.60 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ 
ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕುಂಬ್ರಹಳ್ಳಿ ಯಡಕೆರೆ 
ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಐಗೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 3.00 
ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. 


0.00 


9.98 


0.00 


ಸಕೆಲೇಶಷೆರ ತಾ ರಾ.ಹೆ38'ಕ.ಮೀ216 ಕಂದ ಗಲಗ 
ಕೆಂದನಮನೆ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಕೆಂದನಮನೆ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಳಗೋಡು ಗ್ರಾಮದ 
ಮೂಲಕ ಬೆಳಗೋಡು ಸೇರುವ ರಸ್ತೆಕಿ.ಮೀ 0.00 ರಿಂದ 4.೧0 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. (2) 
ಎಸ್‌.ಎ.ಸಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ - ಬೈಕೆರೆಗಡ - ಬೈಕೆರೆಗ್ರಾಮ - ದೊಡ್ಡನಾಗರ 
ಕಾಲೋನಿ ಮಾರ್ಗ ಎಸ್‌.ಎ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 9.00 
ರಿಂದ 1.00 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ 


ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸ. F 


0.00 


0.00 


0.00 


ಹಾಸನಷೊಳನರಾಷಾರ 


— 


ಹಾಳರನ್‌ಪರ 


ಹಿರೀಸಾವೆ-ಚಟ್ಟಹಳ್ಳಿ(ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ-08)ರಂದ ಜೋಕೋಷಯೋಗಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ವಿ.ಐ.ಪಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಯ ಕಿ.ಮೀ 


0.00 ಲಲ್ಲಿ ಸಿ.ಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ. 


4.99 


0.00 


0.00 


ಹಳೇಜೀಡ `ಆನೆಚಾಕೂರು ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ-21) 
ಕಿ.ಮೀ.31.65 ರಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಕಲ್ಪರ್ಟ್‌ ದುರಸ್ಥಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ. 


9.37 


0.00 


2020-21 


—s- 


2019-20 2021-22 
ತ್ರೈಸಂ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಸ್ತೆ/ಕಟ್ಟಡ/ಸೇತುವೆ ಹೆಸರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ | ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವ 
ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ್ಚ 
ತ್ತ ತ್ತ! ಬಚ್ಚ ತ್ತ / ಐಚ್ಚಿ 
48 ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಬೇಲೂರು ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ರಾಜ್ಕ ಹೆದ್ದಾರಿ 10 ರ 
ಕಿ.ಮೀ 7.00 ರಲ್ಲಿ ಮೋರಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಸಮುದ್ರ ಕೆರೆ ಏರ 4.97 0.00 0.00 
ದುರಸ್ಥಿ 
49 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾ॥ ಜೆಂಗಳೊರು- ಜಾಲ್ಲೂರು ರಸ್ತೆ (ಎಸ್‌.ಹೆಚ್‌-85) 
ಕಿ.ಮೀ 268.50 ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗಿರುವ ಮೋರಿಯ 0.00 9.95 0.00 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ನೇಶನ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
; {_ 
50”]ಹಾಸೆನೆಚಾಲೂಹಿ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯಿಂದ್‌3ನ್ಮ್ನಾಪುರ ಸರವ ಸಯ 
ಕಿ.ಮೀ 4.10 ರಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾತ್ಯಾಲಿ 0.00 38.80 0.00 
ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್‌-ವೇ ನಿರ್ಮಾಣ. 
5] ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಿ.ಎಂ.ರಸ್ತೆಯೆಂದೆ ಗೌತಹಳ್ಳಿ-ದಬ್ದೆ'ಸೇಹವ 
ಮಾರ್ಗ ವಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಮುಖಾಂತರ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ 2.40ರಲ್ಲಿ 
ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್‌-ವೇ 23.80 0.00 0.00 
ನಿರ್ಮಾಣ - 
57 Tಹಾಸನ್‌ಜಾಮಾ ಬೇಲೂರು ಇಮಾನ್‌ ಮಾಡ್‌ ್ಯಾಡ ಸವ್‌ TT 
ಮೋರಿ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ 5.77 0.00 0.00 
53 ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಃ ಹೊಂಗಡಹಳ್ಳ -`ಯಡಕಮೇರ ರಸ್ತೆ ಕಿಮೀ'2.20 
ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕುಸಿದಿರುವ ಮೋರಿ ಗೋಡೆ ಕೊಚ್ಚಿಹೋಗಿದ್ದು, 
ಹಾಳಾಗಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದುರಸ್ಥಿ ಮತ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೆಲಸ. 7.35 0.00 0.00 
ಹಾಸನ ವಿಭಾಗ ಒಟ್ಟು: 236.29 278.57 6.78 
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[) pe 


ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರ ಚುಕ್ಕೆ ರಹಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ 111 (141)ಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಗಳು 


ಅನುಬಂಧ-3 


ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಯವರು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ರೀತ್ಯಾ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ. ಸೂರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣ (ಸ್ಥಳೀಯ 


2021-22ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಠಿ / ನೆರೆಹಾವಳಿಯಿಂದೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ 
ಸೇತುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಹಣ (ಹ.ಭ.ಪ) ವಿವರ 
§ ್ವ್ಯ ನಾವ ನ = 2021-22 
ವಿಧಾನ ಸಭಾ 
ಕ್ರಸಂ! ತಾಲೂಕು ಗ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 
| ವತಿ ಮೊತ್ತ / ವೆಚ 
Pp men ಮ ಹ | pr WA 
1 2 I 3 6 
ಸೈ -21) ಕಿ.ಮೀ 28.00 ರಿಂದ 28.20 
I ಹಾಸನ ಪ 
ಇ 
} 96.97 
US ಸ ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಏ.ಸಿ ರಸ್ತೆ (ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ) ಕಿ.ಮೀ 2710 ರಿಂದ 27.30 ರವೆರಗೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರೋಚ್‌ ರಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 
2 ಸ Hi ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ಥೆ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ - 
96.97 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳು 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌-2 (132932) ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ಟೆಯಾದ ಅಡ್ಡಿಮನೆಯಿಂದ ತಮ್ಲಾಪುರ-ಚಿಕ್ಕಕೊಂಡಗೊಳ- 
3 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಕೊಪ್ಪಲು-ತೇಜೂರು-ಶಂಕದರಸ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್‌ ನಿಂದ ರಾಜೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್‌.ಹೆಚ್‌.ಎ.ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಸೇರುವ ರಸ್ತೆ 0.00 ರಿಂದ 
0.20 ರವರಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ಭಾಗದ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ 
| ; 
ಹಾಸನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಾದ ಕಂದಲಿ ಬೈಲಹಳ್ಳಿ -ಬಿಕ್ಕೋಡು' ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಎಂ.ಸಿ.ಎಫ್‌ ನಿಟ್ಟೂರು ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗ 
4 ಹಾಸನ ಹಾಸನ ಗುಂಡಶೆಟ್ಟಿಕಳ್ಳಿ ದಸೂರು , ಕಡದರವಳ್ಳಿ , ಸಾಲಗಾಮೆ , ನರಸೀಪುರ (ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ) ಕಿ.ಮೀ 20.00 ರಿಂದ 20.50 ರವರಗೆ 
ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಸಾಲಗಾಮೆ ಗ್ರಾಮ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
R 75.00 


ವೆಚ್ಚ 


2021-22 


ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಂಟ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ 
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